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Legge che approva la Comenzione per la eessùme"': 
aUo Siato dilla ferrotàa VìUorio Emanuele, «estone 
TVctno, per parie della Società eonceasionoria delUi 
medesima, e per la cotimisione a questa steam 
Soctelà della conlnizioue e dclFesefàsio delle strade 
ferrale Calabro-Skule. 

, ; , . su w»iù isea 

VlXTOfilO EflAmUiaiE u 

KB euni DI DIO I m numi deuì huioiu 
-UE D*I1<AUA 

' U 3ena^.e l^i Camera dei Deputati hanno apiirovatiD ; 
Noi fibMatnq.framonato e promulghiamo quapto Mgu^: 

: . ■ -Aj*-.. 
% approvata la Convenzione non che l'airiiessovi capi- 
- tohto d'oneri intesi addi- d 'aglio 4863 tea i Ministri 
';-delle .^^jname., dei. jUvori ,F.t>ltUici ed- U.cbt. Ciurlo 



ì 

Laffilte, presidente del Consiglio d'amminìstnizìonc della 
Società Vittorio Emanuele, e riguaixlanti l'acquisto per 
irte dello Stajto della sezione della suddetta ferrovia 
. òmìnata del Ticino, e la concessione alla Società 
dicala della costruzione e dell'esercìzio delle strade 
calabro-sicule. 

Art. % 

, autorizzato, in aumento ai capitoli 29, 50, 51, 32 
53 del - bilancio passivo pel 1863 dól Ministero dei 
'Iiav«ii'Fubblici, .ra8s^i^meato di Urei 4,000,000 onde 
sopperire per gli . ultinù tre^esi dell^anno suddetto alle 
spese di eeer^zip ddla Cqrrovia.da Susa^al Ticino per 
Novara e delle diramazioni dì Ivrea e 4ì-BÌellti dà li- 
partirsi fra ì capitoli del bilancio medesimo riflettenti 
Tesercizio delle ferrovìe' dello' Stato, nel' modo che sarà 
determinato ' per Decreto Reale. 

II prodotto lordo della fenovia da Susa al Ticino 
e delle dirama/.ìonì d'Ivrea e di Biella sarà iscritto nel 
bilancio attivo ■ dello Stato del corrente anno al capi- 
tolo 75 per la somma dì lire 1,550,000. 

Pel pagamento dcltc quote dell'anzidetto prodotto 
lordo dovuto al detentori delle azioni della ferrovia di 
Susa ed alle Società delle ferrovìe d'Ivréa^e di Biella 
'^EVà iscrìtto un aumento di lire 467,500' kl capitolo SS 
del bilanào passivo del Miiustero del Lavori Pubblici. 

i " , , . Art 3. . , 

Con Decreto Reale sarà onBnata riscrìzioné nel 
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bilancio passivo del 1865, delle somme che nel coréo 
dell'anno medesimo potessero rendersi necessarie il- 
Tadempimento del disposto deli' articolo 27 delUj sud- .'"^v. 
detta convenzione per ciò che riguarda il pagameato j' 
del sussidio di nove milioni di lire, non che per-^ 
rimborso del, prezzo degli oggetti di consumo ed 
approvrigionamenti contemplati netl?arL 3 dellr 
venzione medesima. \ 

Art. 4. 

È autorizzata rìscrìzione sul Gran Libro del Debita 
Pubblico di una rendita consolidata del 5 per cento v 
di lire 2,226,000 pel corriapettivo della cessione della 
ferrovia Vìttono Emanuele, seùone del Ticino, stabilito 
all'art, 9 della Convenzione. 

La rendita suddetta sarà 'iscritta con decoiraiza 
dal 1.° luglio 1865, ma essa andrà a favore della So- 
cietà cessionaria soltanto dall'epoca stabilita all'art. '1 0 
di detta Convenzione. 

Sui relativi certificati di rendita sarà presa Tipo- 
teca dal Governo del Re nelPinteresse dello Stato all'ef- 
fetto degli obblighi assunti dalla suddetta Società nella 
medesima Convenzione. 

Art. 5. 

Sarà promulgata in tutte le Provincie del Regno 
la legge del 20 novembre K S59 sull' ordinamento del 
sernuo delle opere pubbliche già in vigore nelle antiche 
Provincie della Monarchia e nella Lombardia. 
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Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello 
Stato , sìa inserta nella raccolta ufficiale delle l^gi e 
^ decreti del Ri^no d'Italia , mandando- a cfainnque 
tti 'ijii osservaila e di farla osservare come 
Stato; 

>at a Torino addi 2B agosto 1865. 

TITroniO BMAIMIJKi:.K 



' (XiH^ del Sigilio), ■ 
V. Il GlurUirplii 
e. PIBAWLLI. 

f.. F. HENÀBRBA. 
Ut BQNGHBTTl. 



CONVENZIONE 



per la cessione allo Slato della ferru\Ha Vittorio 
Emanuele, sezione Ticino, per parie della Società 
concessionaria della mcdcsinin . e per la conca^siotie 
a questa slessa Società della costruzione e deWeser- 
cùto àdile strade ftirrate CalabroSicule, tra i Mi- 
nistri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, contraenti 
a nome dello Stato e sotto la jHscrpa dell'approva- 
zione del Parlamento nazionale. 

Ed il sig. cw. Carlo Laffillc ^ presidente della 
Società deUa strada ferrata ViLtni in Kmaniicli^. quale 
rappresentante data, smiaetia >-^iicu:iu. in cuiifarmilà 
della delegazione avuiane per deliberazione dell'as- 
semblea genèrale deglt astonistt. presa ,addi 19 
maggio 186S, penne stipulalo quanto segue: 

Art. I. 

La Società anonima concessionai-ia della sti'ada feri'ula /^il^ 
Iorio Emanuele cede In proprietà allo Stuto la parte di della 
sLradu che trovasi sul territorio itiiliniio da Torino iil Ticino, 
non che le 901 1 anioni della fen-ovia di Susa, dello quali la 
Società medesima trovasi tn possesso, rimanendo così sgravata 
dall'obbligo di pagare al Governo il premio di cento lire sopra 
ciascheduna delle azioni della ferrovia di Susa, stabilito dal- 
l'art. 18 del capitolato d'oneri annesso alla legge 1 5 agosto 1857. 
Art. 2. 

Il suddetto acquisto comprende; 

a) Tutte- le ragìonij diritti e carichi spettanti alla Società 
in dipendenza del capitolato di concessione B|)pvovato colla legge 
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i5 ngosto jH57, non che dcliii L'oiivcnzione stipulata tra il Go- 
verno italiano c quello imperiale ili Franna in ordine al trafora 
delle Alpi, e della strada d'accesso nel versante italiano Ira 
Susa c lìaidonnèclie ; 
' b) I[ corno stradale comuonciite la fpirovia di esclusiva 

) pi'Djiriciìt della Società littorio tmaniielc con ogni annesso c 
connesso . ed ogni altro terreno appartenente alia Società me- 
desima e dipendente dalla ferrovia, le epere d'arte, i fabbricati 
delle stazioni e delle case cantoniere e qualsivoglia dipendenza 
delle medesime. 

e) Il materiale (isso esisicnti: in opera, come ferri e legnami 
di armamento; piai te forme, giiic idrauliche, grue pel carico e 
scarico, serbatoi, pesi a bilico, sviatoi e via dicendo, non che 
l'altro di simile materìale che deve, secondo l'uso, servire dì 
dotasione alla strada. 

Questo materiale di dotanione dovrà essere per qualità e 
quantità conferme alla nota che si unisce alla presente conven- 
zione sotto la lettera 

J) 1 mobili delle stauoni, ivi compresi quelli dell' nfllcio 
di diresione, ed altri oggetti destinati al servizio dei viaggiatori 
e delle merci, non che pegli uffizi ed allogiji, gli utensili e le 
macchine delle officine, e gli attrezzi inservienti alla manuten- 
none della strada, in confoiinità dell'inventario redatto dal 
signor commendatore Ranco in data d'oggi e depositalo al Mi- 
nistero dei Lavori Pubblici ; 

e) Tutto il materiale mobile dì locomozione e di trazione 
coi rispettivi pezzi di ricambio appartenente al servizio della 
strada ferrata da Susa al Ticino, come risolta descritto nell'in- 
ventario di cui sopra, non che gli omnibus ed altro che serve 
ai trasporti delle merci e dei viaggiatori dalla stazione di Torino 
nel centro della città ; 

f) Linea telegraOca con macchine di trasmissione e tutto il 
corredo necessario. 
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Art 3, 

Il Governo iìlc?frà a prezzo (l'esliroo esìantlio gli oggetti di 
coosomo, còme i combustìbili, olii e grassumi, e4 ol'rì approv- 
vi^oamentì cke esistessero iu natura nei magazzini deUa So- 
cieti al momento della consogna della strada. La, quantità per 
altro dd detti oggetti di consumo da rilevarsi non potrà in nes- 
snn caso eccedere quella necessaria pel servizio di sei meà della 
strada ferrala. 

Il prezzo d'estimo degli anzi accennati oggetti . verrà pagato 
all'inliiorì del valore attribnìio colla presente alla cessione ,della 
strada, 

Ai'i. 4. f _ _ . 

La cessione della strada per parte della Società ,, s'intende 
fatta così e come compete ulla medesima, e come trovasi da 
essH tenuta e posseduta, c ta Socii:tà rinnnda quindi a qualsi- 
voglia diritto che le possa s[)clt!ire in dipendenza ddle conces- 
sioni antecedenti ottenute dal Governo. 

Art. 5. 

La strada ed i suoi accessori) , non die tutto il iuatcriale 
fisso e mobile dovranno essere consegnati al Governo in istato 
ordinario di buona maniiteiiziunc ed escrcii^io, la qual cosa verrà 
riconosciuta du due appositi di^lcgati, uno cioè per parte del 
Governo, e l'altro per parte della Società. 

Se questi due delegati non andassero d'accordo nel ^udizio, 
essi nomineranno nna terza persona dell'arte la quale deciderà 
le difTerenze. 

La Società sarà obbligata di riparare nel più breve ter- 
mine, ed a proprie ^lese^ tutte le mancanze ed imperfezioni che 
fossero riconosciate dai suddetti periti, pel conseguimento del 
buono slato ordinario di manutenzione ed eserc^ùo sopraindicato. 

Le norme stabi^te all'articolo 3^ sodo applicabili alle no- 
miiie contemplate |n qu^t'ardcolo. 
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Art. 6. 

Ls Sorìetà sarà obbligata a provvedere del proprio al sod- 
di^cìmento ed alla estinzione di tutte le passività da essa 
incontrate per lo stabilimento delie strade e suoi accessorit e 
dotaidoni, le quali non fissero ancora iatienunente eitìnte-oll'atto 
della consegna della strada, e sarà pure a, di lei carico il set^ 
vìzio delle obbligazioni emesse dalla stc»ft e dalla precedentK 
Societi della strada forata di Novara, 

Cosi pure la Soràetà è obbligata di tenere lileTBto il Go- 
verno in tntte le questioni cito essa' potesse avere coi terzi 
rektivapiente alla parte di straida Errata contemplata ia qnesta 
cessione e da qualunque pretesa coi leni medesimi sul coipo 
stradale per diritto di ptoprìeti , o per serviti di passaggio od 
altro. 

Art 7. 

Ben s^ntende che b Soàetili riserva di addivanirè alla liqui- 
datone dei creali tntton esistenti aB'epoca della consegna, e 
derivanti da diritti anteriori alla medesima, e di esigerne in 
qualunque tempo l'ammontare a totale suo profitto. 

Art 8. 

n Governo sarà tenuto di soddis&rèf a tntd gli obblighi spet- 
tanti alta Società per ciò che si riferisce alla' parte di femivìa 
italiana in dipendenza della convenzione stipulata tra il Gdvetflo 
italiano e quello imperiale di Francia ia ordine al traforo delle 
Alpi, ed alla separazione della parte cisalpina da qndia transal- 
pina, della ferrovia f'iitorio Emanuele. 

Sarà pure obbligo del Governo medesimo di soddisfare in 
luogo e Tece delia Società a lutti quegli alti'i obblighi che alla 
Slessa incombono relativamente all'csei-tizio della strada princi- 
pale, come di quella d'Ivrea, di Biella e del tronco lombardo 
al di Ik del Ticino fino a Magenta appartenente alla Società 
delle ferrovie lombarde, non che quelli relativi ai diversi serifìgi 
dx trasporto delle merd e passeggieri attraverso il Moncenisio, 
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-in confonnìU delle rùpettite «oévensuini , cbo venaero pn'una 
d'ora comunicate at Gavera» italìaito, e . dò sÌBa- « tanbf .die 
in medesime coitr emioni avranno ragione di tiaen intt*t<i|ptc 

Coa una ccnvenziàDe spedale da tnlenJersi tra il Governo 
e la Società sartinno staiuiìli appositi .accordi onde assicurare 
il imegfio possibile il sernùo 'ordinano ilei trasporti delle mersi 
e dei' vibggiaJUtrì. aiiravt^so il. MoAnuìsÌo^ come pure pei rego- 
iu» il modaMwaiQiri dotrMtsi Oell'i|Tvenin provvedere alla ma- 
Biit^'HiDe:d^! Strada -ordùimri» sul'Monoenìsìo stessov ' 

. 1 , ■ ■: -Art. .9. . -. . . 

la- corrispettivo della cessione della strada e satf d^eqdanie 
come sovra, il Governo pag^er^, alla Società una rendita aimna 
di'lkfe a^9|S>«oo da iscriversi sui" Libro del Doluto [laUdico 
ìtaliwiR. SuijCMnfii^oiidentà ceiHificatàserà presa l'ipoteca a fitvore 
d^-Gommo italiano in' garaiuia , degli obblighi assond dalla 
SoeieLù ooIl'aFlicolo 6 della presente. Tate ipoteca ' dn'refì nno 
a cbe la Società non. comprovi di ayere-soddl^tla passi- 
vità ed estinie tutte le oblili^sioin oieise o chp . potessup 
gravitare snlla strada ferrati (li <;be ti tfatJ;a. 

Art, IO. 

i II Gaverno [H-eoderà possesso della strada nn mese dopo la 
promulgazione della legge di approvazione di questa convea- 
tàooe e la decorrenza della rcntlita avr-^ .ptincipio del giorno 
suddetto. 

; , Dallo stesso giorno il Governo iacomtncìerà ad eseguire per 
proprio conto l'esercìzio delie diverse linee, e cesserà per la 
Società della ferrovia f''iUorio Emanuele qualsivoglia partedpa- 
alone agli introiti della slrcidu , iì qualunque ingerenza nell'ani- 
^aipistrazione della stessa. 

^ Art 11: 

Alla stessa epoca della consegna della strada} saranno, pure 
àfHk ^0(»«^i.dep9Ùutj,«'jiwù.d«l. Goienn -tutti i disc^ e 

Si 
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pieni, della ferrovìa, di lulte le opere d'arte, fabbricati e dipeoi- 
denze, casellari e parcellari, dociimenii d'acquisto di lerreni, 
eontratU di anquisto della strada fei-rata jiiima cliiamata di 
Novara, .e delle azioni della ferrovia di Susa, contratti d'ap* 
paltò per opere e provviste, liquidazioni finali ed istrumenti di 
saldo, salvo l'obbli^ al Governo medesimo di consegnare alla 
fioàetìi, dietro semplice saa richiesta, copia autentiqa dei snd» 
detti tìtoli, ed anche gli originali medesind, (joatado Jo oceor^ 
ressero 'per stare in causa e difèndersi contro pretese di *tm£ 
Tnttt gli Bceennati doonmaiti- verranno descrìtti in appo* 
aito elenco riveduto e vidimnto'^ rappresenUntì del Governo 
e della Socicti. ' ' ' 

Art. ja. 

> L'amministrasione dello Stato accetta il personale ohe la So- 
cieti tiene attnolmenie impiegato nel servizio della linea ce- 
duta colle Dorme disciplinari peri adottate per gb impiegali 
delle ferrovie dello Stato, e bene inteso che pon tale accettà- 
aione l'amministrazione non assume alcun obbligo speciale 
verso gl' impiegati suddetti, i qnalì rimarranno, dopo la ces- 
sione, sotto la esclu^va di lei dipendenza. 

Art. i3. 

Lb Società Plttorio Emanuele dovrà entro dicìotto niesi 
dalla promulgazione della legge che approva la presente con- 
venzione aver ottenuto dal Governo imperiale di Francia di 
fornire c consegnare al Governo italiano una dichiara/.ione'^ 
colla (piale il dello Governo imperiale rinuncìerà al diritto ri- 
feiilosi nell'art, i i della convenzione internazionale 7 maggitì 
itìSa, e |)rosciogliei'h per conseguenza Ìl Governo italiano dai- 
l'obbligo di presentargli sia la liquidazione dei capitale sul quale 
sarebbe dovuta per la rete italiana la garensia del 4 '/^ p^ 
cento, sia la liquidazione ddl' annuo prodotto ne^ della rete 
medesima. 

Mancando la Socteth ftttariù -^manU^ di ottenere -è cod- 
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segnare nel termine sopra slabilito la (iioliimazione ilei Go- 
verno imperiale, essa Società sark obbligala di tener rilev^iio 
il GoTcrno itelianó nelle più ampie forme da ogni eurÌLO di- 
pendente della predetta stìpulaùoné. E consegueuEemente essa 
Socìelì antorizzà per tale ctio il Governo italiano a tkc xa- 
kr» presso il Govemo francese W rtniincia della garanzia 
da 'questo dovuta' pec. Uilta quella parte che esso Goveriìo 
francese intéudesfc pareggiata dal maggiore prodotto della relè 
iUliana. ' ," ' . 

' ' ■ ■ ' Art '14: ■ . ' 

' Inoltre il 'Govetno di 'S. M. accorda alla predella Socblì' 
littorio Emanuele da riformarsi,' coinè' rimane stabllilo all'ùr-' 
licolo !•], la concessiniic della coSti'ur.ionc e dell'escrci/io delle 
seguenti lince di strade ferrale: 

1° Una linea da Taraulo a Reggio nelle Caìahrle, ii [>ar- ' 
tire dal punto di diràma/.ìone da quella da Bari a Turuiito i:hé ' 
verril Slabilito ir^ In Società ed il' Governo; ' • 

a.° Una diramazione che ''partendo .dalja linea principale .' 
presso la foce del C rati arrivi a'GòséìuB;' 

3." Una linea da Messina a Sìracnsa per Catania, èd una ' 
da Catania a l'alerino con una diramazione sopra' Girgen lì ed. 
una sopra Licata nella Sicilia. 

Art. j,^. 

1 termini pi;l uumpimcnLo della coslj-uzione c [i.cr l'aptrtura 
all'esercizio delle sovradette linee di ferrovia rimangono , slabi-'' 
liti come segue: \\ 

1° Per la linea da Tar.mto a Ré^ìfò è 'p'ér la' dVralnazioae.. 
di Cosenza, ai i." luglio 1866; ■ ' " '''' . ' ' " ' 

3.° Per 'h"s^i^Ì6tÀè da MdssinA a'C^tany>,«l' i''Iu^<>''i8é5; ' 

.3."Per b sezione 'dà ' Catania' ìi Sirtei&a','^ prTmo'^ gen- 
tìiS&' im " "-'.'■ ■ ■ • 

4-* Per le lìnea da 'GÉftaiit& a Pafermo, coUé tispeltìve di- ' 
ramaiÌDH'''daF "pM-lo di -Girgentì é' ti» Ideata; al primò^'ge^- 
nùo 1867. 
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I lavori gii in corso da Baglieria a Ti-abia nella Sicilia e , 
(la Reggio a Uizzavo nelle Calalirie dovranno senita alcuna in- ' 
terruzione continuarsi in niodo da poter essere ulitmati neUe| 
epoclie fissale nei ris|)etli¥i contraili , e la Società per le sud- 
delie epoclie è pnie tenuta ad aprire all'esercizio le suindicate.' 
sezioni di lince, 

I lavori delle: altre parli di linea già studiale, e di cui alla.' 
prona ulgiizione (li;l!a li'ggc cliu appiqveri la presente conven- 
zione si avranno disponibili i piogelli di raassimai saranno in- 
cominciati seoza ritardo dopo la suddetta promulgazione; quelli 
del^e. altre . linee saranno intrap^i. . non pii^. faix^ ^di .quattro 
mesi dalla promii Inazione meitosima. ■■■ ■ 

ArLte: 

In confonnilà del disposto dall'articolo 35 del capitolato d'o-, 
neri annesso olla legge di concessione delle, ferrovie meridionali 
la Società ^ investita del dirillo ed avrà 1' obbligo per quella 
patte di linea da Bai-i a Taranto clie sai|à i;on9presa tra la 
stazione di Taranto ed il punto diramazione delle «Irade 
ferrate delle Calabrie, di Qperar^ sulla nfc^de^inia, il, tranùto dei' 

Bene inteso clie;, ^ è.st^ìlito ^el su^d^tto capitolato- 

d'oneri, i corrispettivi e ie condizÌ,9nÌ,di,qu(^>:p. transito, del< 
l'nso iu comune della stazione, à,\ Taranto e dello sbarcatoio 
al porto di .della cilj^ sarann^ slabili^p^ di acc^i'do &a te partì 
interessate^ e^'in^caso di,-fJi|;frep^p£^,fÌ5^t:^ d'iilE^io.dal Mini- 
at«ro dei Uvoti pubblici. 

Per ^na^Io rifl,Qttf j)Ì'a9ce^Bajti>.tiiono9.,coi|ii^é a)la tinea 
BBri-Taranto ed a queUà TaraniQ^ggjjf i|,;Gove|^o iion Strà 
obbligalo a corpiiponderela sovvenidotte f ^Ifii^e pirica, « la So- 
cietà lo eserciterà a tiiltfl suo rifctiìo. e,., pericolo^ ^^p*, P**^ 
che i proventi del medesimo vadano in deduzione delIfiiSajT^n-j 
zione a^ieurata.pel r^Stan^C) (jle|lB.,rjftf. , ; ■ 
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chi che fossero jii-oprii di altre Società, e sai quali quella P^tt- 
torio Emanuele ollenesse di fav torrère i propri c'oiivoyli. 
Ari. ,,. 

Per lutto ciò cliè si riferisce alla concessione delle linee fer- 
roviarie di che si tratta, la Società PlUorio Emanuele sari re- 
golata nel 'mddò 'seguente: ' ' 

Uq Consìglio d'ammlnistraziotlej residente nétià eapilble 
regno rappresenterà la Società in tatto ciò die itguarda le sad- 
'de'tte ferrovie. ' . ' '' ' 

Questo Consiglio sarà composti) d! óncUci meinbn, di cu 
'sei almeno regnicoli, aventi reàdenxa nello Stato. 

'Le'altrìbatioul dì ((oesta Coost^o saranno dciermin&te da 
nnovi 'Statuti' vW doVramo 'esfei!e isottoposU all' approTazióné 
'del GoTemo. ' " " 

"la gcstìonè' delle 'tbrrane conletnldati nelk ^)rUeiite icoii- 
venzione, e di ^elle che finsero per essere concesse nèiraVré- 
nire, non-potrà per qualsivoglia motÌTO confondersi con quella 
^góardahte le strade ferrale della Savoia, e dovranno setlipre 
mantenersi separate e dì&tinte. 

Xc 'aSsémbleC generali degli azionisti per gli oggetti riguàr- 
daati l'andamento delle ferrovie contemplate nella presente con- 
veneione avranno, luogo nella capitale suddetta. 
' Il domicìlio legale della Società per tutto cl6 che rìgaarda 
le preJctte ferrovie si int^fiér& eksère nella capìUlé del régno, 
nella quale, come sovira "sì 'è dettò',' ' Aere lìsiedélre il 'Consiglio 
d' am min ì s tra 7.Ì on e. 

krt.it 

La Sociel;'i f; uuLorizzata a realizzare- il capitale necessario 
per i'aiieinpimeiito itegli obblighi assuati colla presente conces- 
sione, per due (juìnli in azioni e tre quinti in" obbligazioni. 

A tale effetto entro due mesi dalla data della promulgazione 
della legge che approverà la presente conveniioUe la Società 
concessionaiia è obbligata a ibrmare nei modi stalnUti dagli sta- 
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tmj la-somma dì cento milioni dì. lire .eic^nfflTaineti^.ia auoijà 
cbe veirì' applicata, alle terroTÌe c^Kro-aicnle. . . 

' Art. 19. 

La Societi mjA l'obbljgo'di (ondare in ;ina delle àtiif sia 
nella Si^ili^ cbe nelle Calabrie, toccate dalla femiTìa, due sta- 
bilimenti abbastanza ampi e fomiù per esegnìrvi .tutte le grandi 
imparano Ili. occorrenti al mat^pate. in servizio. 

' '. '. ■ Art. ao. "'" ! ^ - . 

Il Governo sì risèrva la facoltii di comprendere per decreto 
reale'iiella presente concessione, e mediante la semplice sovven- 
zione chilometrica di cui all'art. :i6 senza alcun benefizio Ai 
.^ssidio. o.d altro pqr parte dellp Stato , anche la costruzione 
e l'esercizio della ferrovia da Palermo a Trapani e Marsala a 
condizione' per altro che il medesimo si decida di valersi della 
suddetta facoltà .entro ^Itro anni dalla promulgazione della 
sanzione per legge delle presente convenzione., 
Àrl." 31. 

La Società si obbliga pui« a costiiiirc ed escrcilai'c un tronco 
"ferroviario che dalla foce del Bnsento, lungo In valle del mede- 
simo si estenda sino alla longitudine di Potenza, sotto l'osser- 
vanza delle coadizioni della presente conven^.ione ed annessovi 
capitolalo. . 

Per l'accennato tronco il Governo accorda alla Società un 
sussidio ^wnup. chilomettico dì , lire iQ^ooo sino q che il prò- 
'dotti], lordo per, chilo^Ktm .dei .m^edesimo ,nQn oltrepassi le 
lire 13,000. 

Quando l'indicato prodotto lordo ollre|)asserà le lire ia,ooo, 
la,EOTvepùone di cui sopra dimiimìià nella proporzione stabi- 
lita all'art. a6, ed in qualunque ca^q il. prodotto, lordo insieme 
alla yuota di sovvenzione non potrà oltrepassare le lire 39,000, 
.per chilometro. _ . 

. L'epoca per l'ultimazione, e l'apertnra all'ese^ìzio della snd- 
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detta liifea riufane fissàU a sèi anni dalla datEt della promul- 
gazione della 'ugge di approvazione di questa coavenzione. 

Bimane pare facoltà al Governo di obbligare, mediante un 
decreto reak, la Società F'ittorio Emanuele a cosiniirc ed eser- 
citare un tronco di ferroiia da Potenza a Conlursi, sotto l'os- 
servanza delle condizioni di questa convenzione ed annessovi 
oapifòlato, e mediante l'applicazione della semplice sovvenzione 
cbUometricB dì lire itì,ooo, ovveraraente di costrurre ed eser- 
citare uiiui diiamaKione che dalla linea C ancelle- Sans ev erino ar- 
ciii Bicongiungersi verso Potenza a quella clie discendere deve 
dalla fi>ce del Bagento. .. 

Il Governp dovrà -.per ;sUìcd fdr uso della suddetta &colti 
ontrs qnalteo «imi daUia'd:ab> delia' legge. d'.uppravaiione della| 
preiente cotioessì«Be< ' -. . i . ■ . ■ ^ ■ 

Quando si verifichi il prima caso, la Socielik fìHorìo Ema- 
rùttìe-.tà ìaieaàgà'ieojìit Stimiti iulìfcn» deUe f^roiie: mÉri4)'(>- 
nali pw GO'mJiliniirfi^-iili swiiimiaiiqiiUtìvo di'iQoeturù'a Napoli,: 
ovi«^«iBftilAiJ4'.-piw4 pt»Qt^rrQnà <ipi m(ì.-,f;9aTo^- il .bpBtutl 
inflde^i>tini«diwt(f qiHU«}.ciihdHÌ9tii'e queiljiwnpensi che sq» 
ranno convenuti fra le due Società, e regolati ed 'approvali dal, 
Governo, alle cui determinazioni; la Società Fittorio Emanuele 
ttvxrìi intieràmeiile udìfornei.'si. ' a 
^Moll'allrO caso la Socieiii Fitlpfio Emanuele dovrà «aquistarci 
dal' Q(|TeBno :ih.tiw^a':di| G^nhrU da SsaseTeiino a .GanceU». 
alle amdiziaiu ed al 'pfeziOr,^i icdfto dd aCeerUirsi; di comune, 
accordo, ed in caso di dissenso, per mezzo di un ai bitramenl^, 
che avrà luogo secondo le nurniu tracciai,' iir-il ;.ilitùll 38 e 
Sg di ^iié&tii convenzione, per iuidare i-ui cuiiMiyli ;i Napoli,, 
pei'corrwpdo fil primo, li ont-o dclly liin'a N.ipijli*CH|iiuuo. 

. Qualora In SDt^ictà f'iUoiio Emaiìwìi' losIluìscii ed eserciti 
lutlo.intiero il.tiatto dalia foce de! Basenlu a Sanseverino, la, 
sovvenzione chilometrica applicata nella conformità stabilita 
aU'«il...a6^j^ UaiiMfiìii[)^. tH(ta,Ja.i«si«a£ÌQaa. ^lellut. linea, .dal 
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Risento sino a Cancello al maximum di lire i^,oon per chi- 
lometro. 

Se per andare a Napoli la Società ti giovasse dell'ultimo 
tranco della ferrovia da Ceprano a Napoli, essa dwvrà preria- 
atente inteodeme le coadizionì colla Sodetì delle ferrovie 
romane. 

Net osso dì acquisto per parte della Società f^ittoiio Ema- 
nale della lìnea da Cancello a SanseTerino, essa aissamerà pure 
il cariao di ultimare ed esercitare alle stesse condizioni generali 
della presenbe convenzione il tronco da Sanseverìno ad AtoIIìko 
ora in costmdone per conto dello Stato, lUevando i coalnUt 
dw saranno slati stipulati dal OotMvno per lo «s^tnento di 
detta Btiuda, e rimbomtndo a «piestVItinio le spese clip «irà- 
già incoatralo per la detta costnizìone all'epoca della coue^u. 
■Art. sa. 

U Govmio potrl ooB (decreto reale ìngiangere alta Somtà 
la coshutime e l'-eseroiùo ' di «na -jiaea diretta '4la Tanqto'a- 
Brindi^ Cib avvenendo, ancke itpwitit Unea is'tMtwdcrik ' ipoiw 
c0Ma colle klealìclie vondnìiUBi di 'qnttsta, ' coimnùone ed an- 
nessovi oaipitoliil'D. 

■ ■■ ArtaX- 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi osmntì 
colla presente convenzione «d annesso capitolato, la SodeU 
conceEsiouaiÌB, entro un mese dalla proroulgKtiotte' sovrastala- 
ferì, nella Cassa dù deposili e prestiti, un -déposìlo -dì cartelle 
corrispondente ad nna rendila !<U' lire ^Sojood. ' 

In caso d'inadonpimenlo di quanto è disposto nei precedente 
alinea di questo articolo, la Società, ' oltre al decàdeqe dalla 
concessione, incorrerà senz'altro nella peidita della "i^ndha -di 
lire 750,000, che qnal cauzione primordiale essa ha deposiCAo 
nella predetta Gassa, come da dichiarazione ddta KreEÌOM 
della Cassa medesima in data d'ogj^. 

La nuUatta ■cmuòoae prìnoipait^ a-ioinuvd la qnal* 4Ì ism- 



pUtMWQiKl le life 'jSófOóo di renili la di dui sopra, vertà natìh 
tuita per quinti u misura che la Società giusti Geli erh d'aver 
crirgatò mila spesa di slabilimcoto dulie strade ferrate calabi-o- 
sicale; in ragioue dei limiti di lemjio sopra fissati per l' ulti- 
mazione ddlle diverse linee, una somm» GOrrbpondentel a tn 
voite tahUt l'ammontare del quinto da resUluìni. 

An. =4. 

Lu sti'iiile di Teri'o l oiiiemphite nella |>ipsenie convenzione 
SLUiiiino possediile ed ewrcilate d:ilfa Soi'iiiti i;on lutti quei di- 
litli ed olibliglii che risuluuo , dallii [ncs.'nte , iliil cupilolato 

iioveiiibrft in quanto lii conveiiiionu c capiliilnlo suddetto 

no]i »i ilcrcijjliiiio, uù venga allrimenti slatjiliLo pei- fatare di- 
s|)OSÌ/.ioni di legge. 

Inoltre la Società rimarrà obbligata ali 'osservanza dei rego- 
lomctìli sgovernativi in vigore per la poliiia, flictirezza e rego- 
laritÌL suU'eserdzio delle ferrovie, c di quelli che surànlio ema- 
nati in segnilo all'accennato -vìguaido, ed in ordine all'organiz- 
vaioats dbi oominissariatì di o(mtroIli>!« di sorveglianza pei^ la 
Gdstruitoqe'« (ler resareùto.. " "■ '.i- - .. 

■ ■• ... ■ . .1 . ..; Alt- «Si 1 ; 

■1 La duratft'dellii' concessone --por-'ls linee di alnitia' ^fttnU 
eolLtem|dtAe-.4a' ^eslB oonreinàohe' 'èi<fisaala' lia doTMManoTC 
Miai .dall^ da4a.vdillB jnpiMUgafcìone ddlla'Iegge H «[^^raVvffàe 
iklfa' jGbricesnone Aedeunia.: '■ . , i ■-. i: '' > - " 

Art. a6. r , , ■ h r ; ■ ■ -.h 
MiJl. Gtyvemoi acoooda alla.SodetÌF pei- t^te le Knee' cMcSsie 
eolia pitejentey. ^No le ècedzioDÌ. diiiAiiilueHtai'tiaòio si, HM 
sovvenzione chilometrica di lire i4>ooo air'nnnoj 'EinB a lAnto 
cbe il prodotto lordo chilometrico' delle medesime non oltre- 
pdSBvite-hre ib^'mila'. ■ , '> ' ■ ' ' ■ ' ' * " ' 

oi-AUoScliti Ithloro -prodolU lor^oi-anmenterà 'oltre "l«>'do'd!i(fi' 
nritaSlìKì MV''eas^o<'aiihuo'go><erfaathN)| dlittiilairìf'ddla''ih^li 
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della diiTereaza in più tra il prodotto lordo reale, e le lire i a 
mila prese come limite miainto. 

In ogni caso però l'ommontare del prodotto lordo e il sus- 
«dio a carico dello Stato non potranno mai eccedere, le lire 
ag mila per eldlomelro, per oni quando l'introito lordo ragginn- 
ges» le dette Ure 29 mila, il Governo non conispondnrk [»& 
alcuna sovvenzione. 

Qaando poi il prodotto lorda delle strade fetrate di cui si 
tratta arrivasse a superare il detto limite delle lire 39 mila, 
lo Stato parteciperà a questo maggior prodotto per una terza 

La sovvenzione chilometrica, di cui sovra , verrà applicata 
anche alle sezioni di linea che saranno aperle man mano al- 
l' esercizio con autorizzazione del Governa prima dell' ultima- 
zione dell' intera rete, ed allorché in queste stesse sezioni sia 
es^uita in modo regolare tanto il servizio dei viag^alorì che 
quello delle menò. 

Art. Ì7. 

Inoltre lo Stato accorda a tittdo <li sovvenriane alla Soóeti 
là somma di nove mìlioiu di lire, sotto dedmàone yait del- 
l'ammontare pagato dal Governo, pò lavori esegotti e delle 
provvisto &He 6no alla consegna per conto del Guvenio stesso 
per i due tronchi gii in costmzioDe nelle Galalnie e nella Si- 
cilia, da Palermo a Trabìa, e da Et^e; a Lazzaro , non che 
del materiale fisso e mobile provvisto per l'eserciiìa del prima 
dei due tronchi suindicati. 

Rosta inleso che quesu sorvenuone rimane esdonvàrnente 
attribuita alle linee di ferroria che fecevano parto ddia con- 
cessione Aliami e compagnia. 

Art. 28. 

Soddisfatto cbe avrì agli impegni riguardanti lo scioglimento 
dell'utinale Società anonima per la costruzione delle ferrovìe 
«thbro-aiealsr cui parla l'ut. 3», la Società Fìttorio-Eraa- 
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nuele avrà diritto olla riscossione della metà dell' ammontare 
del sussidio di nove milioni di lire, che le verri pagalo dopo 
fatte le deduzioni per le opere e provviste eseguite dal Go> 
Temo, come all'articolo precedente , in numerario oppure in 
cedole del debito pubblico italiano al lalore di ptaEze. 
' Lft aecdndn metà del Bussìdio le seri pagata nello stèsSd modo 
dell'altra, dopo scorsi tre mesi dal' primo pagametato. 
Art. ag. 

^ranao gratuitamente accordali alla Sodell tatti gli stndi e 
progetti delle linee stali eseguiti dagl' ingegneri governativi. 
Art. 3o. 

La Società P'iUorio- Emanuele , la quale colla esibiiiooe' dei 
relativi contratti ha giustificato che, mediante l'intervento del' 
sig. Carlo Lafiiile, presidente di essa , trovasi proprietaria i& 
i'3,c)38 azioni di capitale e di 5o,()i8 azioni di dividendo, e 
così di un numero dì aiioni della Società anonima attuale per 
la costruzione delle ferrone calabro-sicule , superiore al nu- 
mero pi-escritto dagli statuti per operarne lo scioglimento , si 
obbliga di promuovere e di ottenere nel termine di due mesi 
dalla data della promulgacìone della legge di approvazione di 
questa convenzione lo scioglimento regolare della predetta So- 
cietà anonima , dichiarando intanto di rinunciare net proprio 
interesse, siccome sin d'ora rinuncia, pd ogni diritto apparte- 
nmte' aUa predetta Società , ed obbligandosi a tenere in qua- 
Innqae modo e tempo rilevato il Governo da qnalsivogliB pre- 
te» per parte della Società anzidetta e degli a^onistì ddla 
mederima. ' 

Resta inteso che la Socieà fitìoiio-Smanaele nel proporre 
ed operare lo sdoglìmeato ddia Soeiéti'delle fiirrovìe Calabro- 
nonio, dovri obbligarsi £ pagare agli altri possessori dì orioni 
quél corrispettìvo medésimo ohe essa paga per l'ac([aisto dellA 
ationi contemj^te nei snccitdti contratti. * 

Resta inoltre inteso che la Societi f^ìttorio-Bmaamìe dovrà 



Ì9 

&ra deposilo: presso l'Àmminisirezione lUUo Slata , o presso 
quella SocieU di . credi lo n Casa bauCaiia. ulic sni'à acc«llii al 
Governo delle i %qzS, a^ooi di .napìuile e dulie altre 5o,i)i,d 
di dividigmla, che iH' Ici'itiìiii dsU» succibtla scriUoi'a souo d» 
consentirai" rI prìiao tiigtio, ^ ^ prìaio Agosto prossìn» l e 
che. tale deposito, dovrà , a ^ranzia del Governo <, Star lènno 
sino a tanto che eia slato rcgolaiTnenlc delilicriiLo lo sfùogli- 
mento della Società. 
., , , Art. 3i. 

La Società dovi-à rdcvpi-p il. .Govetoo da Lutti gli oneri. ^ 
questo n<;siiiili in tirili di Speci id i ' con liatli od alTidamenfì per 
eseguimento di lavori e pr<)vvi«to di.^itdùaiì genero t-etalivi 
lille lince coiileinjdntc in 'jucsla coiinr.ssiimc,. jier la esrcunone 
ilei quali tonlralti il Governo Irasiiictlf i priii'ri dirillì :illa 
Società cÌLii ciitri;r;'i A suo luogo per lutti utli^ui , e, l.i ipi^le 
uc dovivi curiu-c Ki co riti ini a kÌo ne ed il ii!;iiroso adcmpimcjito. 
Av). 32. 

Quando il Govefjm volesse coslruirc c-li stesso od ,ic<;.,r- 
tÌMe ad nllri il diiillo di ulluaie nuove linee di sliadc Terrat^ 
ìd dii'amazionc dì ijucllo da use^uìisì. ucIIh Strili? , in coid'or- 
inità della presente concessione] b Società, godj à del diritto di 
pteferen?» iduranle il' periodo dì ilìeci anni a |)nrtii-e dalla prò- 
mid^Mione d^à.Ie^e di approvnsione della nancessione, s^- 
pDCpIià'si .sotloinctia qd atdetltre Je GÒadìàoBÌ ebc: verranno 
nd'piiiao qaso .pitopostc dat Govcì'do, o cW-veuiuer» nel sei 
OHMO capo qlTeiite da altri - GoiuoErwli, e toh cnLro' qoat^ 
mesi dal giorno in cui le condizioni di coi sopra le ntinn— 
Dotìlìcaiel . ■ : - ■ - . il - , • 

All'iofuorì dell' iisufiii ire quuiido le pìaCetà-. dello' aceennalo 
dinlto di preferen/a nella Siciliit , lui Societi non potrà oppora 
in alcuna guisa alia alluHz.ioiie sia nella Sicilia db^ nelle Gq* 
labrie di strade feiTalc che vadano a con^uBgarst o die id> 
ttanersiiw tfotik alla medesimia accocdatei 
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■.->; ■ ■ .Aut. aia <•'!■■ -i.. ■ wl-^,Ì':-s 
< Pe^ lignardoi-nl pcnonak aUoalmente.i addetto - «U'-cBMcub 
del tratto dì linea da Palermo a Bagheria la Società Iso^* 
topoEta agli 'sl«si'lobb)ighi <ùksukili .da^ GsreriMti ialiti vamenle a 
{judlo della linea f-'ittorio Ematutele : ixiìata ^ di cui ainart. i:) 
della; presente. ■■ ■ i , , . 

La Società jdovrà parei'sotto> l'iìBsei'vaiiza'degli'iobbligtiiiHid- 
detti coasen«ra>'in beiviiiid'ilipeESQnAlB'aiUiatipeàte'«ddfltb»-«f|li 
stnili delle fernivleiciilabro-3Ìoale,idd'ié«]Cezioneid« idlie idlrot^ 
lori generali e (Ii^^IÌ ingegaerì capii del 'gelHo cnil<('> i'n ''n i!< 

11 pcrKDiiale {iilili^LLo alla cogtniEÌ(Hife-ed'-all' «senÙ2ra">dèlle - 
ti^irovic liowj comparsi per ciasdieduBa oe^egorìBi.atn inwio 
ili qu^lli'O quiiiLi 1.1' ilaliniii. ' < ' ' 

t'ci p.li.ii lic ,lnlL. >l;ily Jell'apeiliua allo esercizio MW 

prime sezioni , ima iiieU'i almeno del iiuiucn> lohiìn liei fjésli 
del servizio di esercizio dotià essere riservata pei", gl' iiqpier 
gtìà ìa «Uspooibilità ed aapettqtiiTa^'>«d lai^ milittri Jcingedatij 
«dollari cbe òdinlntuioiui ileibttthgitb iialianei^ ->«ij diiipoi|;fi 
aocCnhati piìinì'.tre amnì il^Aetta iiraite della mA poéAiidMiB 
Società rithnsùid lerzé' '''}' r , -i-.^ ■ t:<àó.i -i.r.'i 

.' àl*. Mv - . ■:--...).l i ,b(ir„-p 

Le strade feirate co^prej^- nella presente concessioiie sa- 

puft'di,.niila ltur»>nqtéti*i« at'iidt«ci. nMn auWDii^ fiaf A pnn- 
ei[na conmtfl sópraJuDk'ilaig^nx»' 'suffiai«ntfr'dai'>pertwtter»} 
quando che sia; :ia appoNzione- <M' >9JìcotlAii< IridUPia.'- ''''>•' ' - ■ 

Fintanto perù che questo fieridndo' bia9irio>'nàtt i«iig« -«pjtKt 
cato , i sovra indicati ponti ' p0u4iuno servire pel movimento 
ordinano ili persone e di carri. ' . .> ■ - i-ir/.- i-nt. i;l 

Art, .35^ ■ : ■- ■ " ■v;K:iir 

Sarà obbligo della Soci di stabilire in quelle* Stolóni delle 
linee concesse j ndle quali sari dal Governo' giudfeato' neCM^ 
inio-per la licurma e ^feM' deHe'«tntde"feintan'i iftV'tònAé 
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floffideote con -dìsposiiìoDi emataitatà e capaci per rìcoTerarri 
onabioicri^giitnliBdi.dcwauay dogumeri e qnelcbs drappdb 
'di truppa. , ' • • 

Lungo le dette linee poi, .ed allo scapo di. permettere ia H- 
bera ciicolazìoDe della foruk annata dìstriblùtlb mIIb stwoSÌi 
verrà , nei sili ove non esista alcuna strada ordìoiniii in pilu- 
stmità delle ferrovie , costruUÀ e mantenata a ipese della Sa- 
ciel^ una strada pec oavalU , paraUela ed il piiL-posùbilaiaite 
Ticiaa alla ferrovia suddeiu , con una lar^una.nm minore 
di metri due e centimelri cinquanta. 

Inoltre in alcune delle case canloiiìere verrA pura tenola 
una camera a disposizione di qualche drappello di truppa dw 
fosse necessario di temporaneamente collocarvi. > . 

Art, 36. 

La Società è autorizzata nd avi'à l'obbligo di eseguire a 
proprie spese, , I ed acquistandone il diritto dai rispellivi pro- 
prictal»'., 'il: tagli» dei boschi die si trovassero in contatto. colla 
&rrorjwl-per fuw distanza wwlia di iin..clàloDtebro da una parte 
e'^UU^dtef delU strada -fentta i .iben iuteso. senia cbe il Go- 
* Terno aUna alcun diritto sulla proprietà- dà Ugnati ricavali, 
quando ì boschi non stano «f^tnainibli- 
■ ■. V. .-, ACL 37.. ..: .,■ . ■ 

'I« fiooieU.-doviidi purc'^tidiilii'e':» totale su» flp<ùa. un ser- 
vizio ài narignàone «in- |»rwcB6: tra Mea^oa. t ÌReggio per 
mantenerci ;Ia.„neaessaria -corrispandÈDEa. tta le ftxrovte deUa 
Calabria e quelle, della Sictlii , e ciò alle speciali condieioni 
stabilite nel. qui .annesso capitolato. 

. Art. 38. 

In qualsivoglia caso in cui nascessero diflScoltà 0 controversie 
riguardo all' intelligenz» ed all' eseguimento delle disposizioni 
c.bnt£ù\ite mei Ih presente coiivemione e nell' aimeasovi capito- 
late 4. la - Società concessionaria dovrà dapprima rivolgersi al 
lUnistei^ dei lavori pubblici,- cui spetterà di- detennìure in 
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ppopotHo. hi caso di discrepnza tra il Ministero e la Societì 
tà' ricorrerà al giudizio di arbitri , rimanendo su questo punto 
iònniliaente derogato ad <^i contraria disposizione di legge. 

Gli adÌHtri saranno tra : due notnìnaU lìspettiTaments ds 
ouBeana d«Uo parli «d il tono dai due ariiitn, bi^miih aegaita 
Ib loro nonìna. ' 

Art. 39. 

Quando sia il caso di ricorrere all'arbitrarne oto, la parte che 
per la prima ne farà la domanda, notificherà all'altra la scelta 
del proprio arbitro , invitandola a nominare il suo, e, qualora 
questa non aderisca all'invito eatro quattordici giorni, il secondo 
arbitro sarà nominato a semplice istanza della prima parte dal 
Tribunale di commercio della capitale del Reguo , legalmente 
comunicata all'altra parte , e fra cinque giorni da questa co- 
municazione. Questo stesso Tribunale nominerà il terzo arbitro 
nel caso in cai i due primi arbitri non si accordino nella scelta 
del medesimo. 

Fatta in do^o ori^nale a Toiìno> li 9 Ii^o i863. 

(Firmato): M. Mikchetii. 

il JfMMfro dei Latori pnWIwi 
(Firmato): L.lbiUMBi. 
Fottuto: Chiklbi Laffitts. 

- n eapo Mtdin* al Mimlero 
■W Lavori ))ubbliti 
Firmato: P. Mìrsi. 

Per copia conforme: 
- Dal Minàtero dei LaYorì pubblici 
U Ccq>o itùOM 
. P.Haui. 

' V* Il JTMiriro iti JUtori jmftUwi 
L. F. Meràbuì. 



Nota del materiale di dotazùme per ogtU ckihmemi' di' Ótrt^ 
ghessa di via da Sasa al T&^o, di cui parla talinea c, 

• ' lij) Quattro rutila ief ' ■■ ■ ' 

■ . .;.-B) Vue traversine; 

' '■■ iC) podici, cuscinetti intermediari;- ■'• ■ -■ 

:::'>13) (}ualtrù 4&tii 'di kslr^ità) •■ ■■ 

-i 1 -E) -A^enìt eanei di' legnof' • ■ ■ li. .. . .t i- 

■u .'.V). Diati n^ngli.'.- ■ ■■ r;i ■. . 



Il HiniBlro dei LiTori pnbMici 

SotUaaiiU, IIENiBREA. 



rrìlU CHARLES L AFFÌTTE. 



Il Capo Sezione al Ministero ,[l«>*^&voTÌ [)ublfl.^ 
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CAPITOLATO D'ONERI 

PER U CONCESSIONE DELLE FERROVIE CmBRO-SECULE. ' 



l'ITOLO I. 

Norme per gli studi e modalità regolatrici' 
dei progetti delie linee. 

Art.j. 

La Sodeti fiuorio Emanu^ coDcesuoiiecia ddle ferrovie 
calobro-^ciUe dorrà unifiinnanì alle leggL vtgeutì nel paese 
per quanto riflette allo introdtusi nelle altrui pniprìelà, affine 
d'eseguirvi le sue operazioui di rilevamento di piani e profili, 
scandagli del terreno, ed altre necessarie sia pelio studio dei 
progetti,' sia per tracciamenli definitivi d'esecuzione, sia perchè 
possano avere il loro regolare corso le fornialitì delle espro' 
priazionì. Il Governo a sua volta dovri eoinnai'e i decreti e 
dicluarazioni necessarie, accioccliù la Stjcielà ed i suoi egenti 
vengano riconosciuti nella loro legale qualità, mutiiti delle. au- 
torizzazioni clic secondo le leggi è in làcoliì del Governo stMfo 
di concedere , ed assistiti dall'AuLoriiì del medesimo In. ogni 
circostanza in cui abbiano bisogno di ricorrervi. 

Art. 3. 

Nessun lavoro |iDiiù csieri: i atra [ire so pella eoslruzione delle 
ferrovie e loro dipendenze senza t' autorizzazione del Ministero 
dei Lavori FubUicL 
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Il tramato ed il profilo itell^ feiTovìe saranno lìeterniìnati 
sulla produzione di progetti che comprendano per cadujiu line;^ 
D per cadiuia sezione di linea: ' 

a) Uu tipo ]}lanl metrico generale sulla scala di i a a5oo ed 
il profilo longitudinale nclhi Allessa si;ala pelle lunghezze, ed in 
quella dì I a a5o pelle ultczzi!; le di cui quote saranno rifèrìle 
al lÌTello del mare preso per piano di paragone; 

b) Un certo nuaiero di profili trasversali nelle località più 
difficili, compresevi le sezioni trasvei-suli normali della via; 

c) Di un quadro conteneute tutte le indicazioni relative 
alle lunghezze dei tratti rettilinei e curvilinei .ii raggi delle curve, 
ed alte misure delle inclinazioni della linea rispetto all'orizzonlak'; 

d) Di una memoria colla quale siano spiegate e giustificale 
le dispoMzioni planìmeiriche ed altimetrìche essenziali di cadun 
progetto. 

-ArL 3. 

La paiìdone delle stacionì, delle iénuati^ delfe case cantaùere, 
e dei caidlì di g^mrdìa; qnelk dei corsi d'acqua e delle strade 
ordinaiie dalla' ièrroTÌa intersecate ; quella dei punti in cm la 
lèrroTia medesima verrà attraversala, sta a livello sia per soltu- 
via, o per cavalcavia; quella delle opere servienti al pas5aggi<> 
delle acque; quella degli estremi delle curve, la misura di-i 
raggi di queste, la' divisione ettometrìca e cliiloraetrica, e lii 
posizione dei profili trasversali dovranno venire regolarmente 
indicate tanto sul tipo planimetrico (juanto sul profilo longitu- 
dinale, e ciò senza pregiudizio dei progetti speciali da presentarsi 
per ciasclieduna di dette opere. 

Il tipp planimetrico dovrà sempre comprendere una estensione 
di un ettometro da una parte e dall'altra dell'asse del progetto- 
Nelle traversate dei torrenti, fiumi o rivi di qujlrhi: consiJc- 
razione gli si dovrà dare tanto al disopra quanto i\\ disollo 
quella maggiore estensione che sai'à giudicata necessaria nQìii- 
chè nell'esame del progetto agevole riesca il formarsi un ■!>- 



bastanza giuslo riiterìo delle tendenze del coi'so, della conie 
nienza dcllu posizione, e della forma dei pocili da s labi lir visi , 
e dolUi m;i;i:ssità, convenienza' i' sulIi''ion7,,v lielle opnv proposte 
e da pi"opufsÌ per assicurarne la jlabìlili. ■ - 

Pei tratti di ferrovia da costruirsi attraverso od in coni h ti o degli 
abitati, saranno presentati piani speziati sullu scala di i/ioóo. 

Dal ' tip D planimetrico di ogni trailo. itÒTranno ajiparire le 
. .condizioni della strada cioè.^e a cielo scoperto od in soltei'- 
raneo, se al piano ài campagna, oppure rilevala od abbassala 
sotto il' medesimo, se a libero sterro o rilevalo',' oppure ' col 
sostegno o difesa di mm'i cosi superiori cònie inforSorf. 

SnI pigolilo longitudinale dovri essere indicala )u ' lungbezifii 
d'ogni tratto, m salita, in discesa od orizzontale, e la lungUeifz'a 
dei tratti reltìlìnei, e dello sTÌInp]>o delle curve; vi. dovi-à pure 
essere notato la inclinazione assoluta e proporzionale per metrli 
delle salite e deDe iJìscese. ' ' 

Art. 4. ' ■ 

I profili trasversali normali della vi;i i!inr;iniio iom|)n-nderf 
tutte le principali condizioni di giacìlura in mi i'S'ììi vrrri a 

del massicciato elevala più o meno ili l inijiiaiila l'nìrMni-lvi so|.r4 

nelle terre o nelhi riccia shihile : se con muri di ^o-lefino aJ 
terreno superioii; se enn muri di sostegno inferidri , iilti uni- 
camente a resistere alla spinla del contrappmln lerrapieiio; se 
con morì od argini di ilifesa coniro Ìl mare, o roiilro i filimi 
e torrenti; se con parapetti od argini Uteralì nei tratti fianclieg- 
giati da precipizi, é finnlinente se aperta in' solterraneb vnn 
rivestimento semplicemente alto ad' ovviare ai pericoli dì déiìom- 
posìsione della' rocna , o A' incomodi o penoolost tràpéramenti 
'd'àcqna, ovvero eon rivestimento diretto ad opporre la' ner^ 
'saria .valida resistenta all' instabilità della roòrìn' o del lerreno 
qualunque sa j:ùi' venga eseguito il trafóro. 



às ' , . 

Ai-t. 5. 

Per tutte le principali opere d'yi te, e cos'i pei ponti sni fiumi, 
torrenti e rivi, quando abbiano ad essere costrutti a più Incì^ 

0 anche ad una sola luce che tocchi o superi i pieliì ottOj .per 
cavalcaTia e sottovia di larghezza non minore di cinque metri, 
e pelle stazioni coi fabbricati loro attinenti, la Società presen- 
teii dei progetti speciali. 

Pelle opere minori, e così pi'i ponti, ponlicclli , Liequedoiti 
e sifoni di una luce di minor larghczzii di metri otto pei tu- 
Wcavia , e ,sotlovi;i di minor hiryhc/.z.it di metri cinqui; pi;llt; 
fermale, |iellr r.se c.inU>iilei-c easelli di guardia, polrà la So- 
cieli liniit^iisi il iHr.i;,it;„'c del moduli, i quali serviranno a 
regolarne la eostt'uzione secondo la relativa importanza, c secondo 
la rarietà delle esigenze della locEdità e della loro destinatone. 

In qnelltt stazioni die Terranno designate dal Ministero, oltre 

1 locali necessari a soddisfare a tntti t bisogni delt esercizio, ed 
a quelli dì cui parla l'articolo àS della convenzione, vi sarà sta- 
bilito a spese della Società-^ messo a disposizione del Governo 
un locale peli' officio del conimissvriato gtjvemativo incaricRto 
della sorveglianza dell'eserrizio. 

btoltre, nelle pridcipalì stazioni dit indicarsi dal Ministero 
delle finanza darri la Società costrurre a proprie spese, dietro 
concerti a prendersi, i locali occorrenti pelle, operazioni dogn- 
nali delle merci che si trasporbino colla fèrrona e peg(i uffizi 
relatiri. 

Alt. 6. 

I progetti speciali ed i moduli di cm ali ai'Licolo precedente 
SI comporranno di una memoria, nella qnab dovranno le essen- 
ziali disposizioni delle opere venire -ipii-i^nle e ijiusLificate, e di 
un corredo di disegni in piÉnn.i. rlL'Mi/.ioni' e taglio alibaslaiiza 
sviluppali, per (ornire una .■iuiUnsliujcuLt; i iij pivsentawone di esse 
opere m tutte le loro parti , e per dare uu.i completa cono- 
icenza delle loro forme, dimensioni e genere di struttura. 
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I p^rogettì speciali dei ponti sui fiumi, ton;enti e rivi dì qualche 
considerazione saranno accompa^iatì dal profilo bng^tndinalie 
degli alvei soÉcién temente estasi superiormente ed inferiormente 
alla ferrovia, e da un conveniAite numero di sézìoni trasversali 
dell'alveo suddetto allo scopo stesso al qvale è diretta la majg^or 
estensione del ópo planimetrìeo di esso alveo prescntta uTap- 
tìcolo 3,* ' 

Formeti parte dei progetti delle stazióni non che dd mòduli' 
delle fermate il loro piano generale, sol quale dovrà essere chia- 
ramente indicata la distiibuzìone dì tntte le vie così prìncipaK 
che secondarie, il perimetro colle piazze e cortili esteriori, ed 
altre qualunque cìlpcndciize, eil accessori, e Analmente la posi- 
none dei fabbricati e di tutte le opei-e componenti la stazione 

0 fermala colla regolare figura dell' area che ciascuna di esse 
opere e fàbbncati dovranno occupare. 

Art. 7. 

Pei piani generali delle .stazioni sarà adottala la scaladi i|5oo. 

1 loro fabbricati/come altresì i disrgni dei ponti, viadotti, pon- 
ticelli, acquedotti, sifoni, case cantoniere, caselli di guardia e 
traversate a livello saranno delineati in scala non minore di ijioo. 

Scale maggiori, le qaali potranno ascendere sino a quella di 
grandezza naturale, saranno adottale per <^uei particolari oggetti 
pei quab sia d'uopo di discemere le più minute -misure, come 
sarebbero lè cornicij le dfcorazioiii architettoniclie j le costru- 
àòm in legno od in ferro, gli oggetti d'armamento dèlia vìa e 
del materiale fisso delie stazioni e' simili. 

"'■ "■ Aft 8. ' 

Per quelle linee o sezioni di linee che cadraiin6 |n lòcalitìl 
dìOicili alla prò^uuoné i^ei progetti particolareggiati, 6'ecoiìdo'le 
if'orme e m'odalìbì ^e^te ai precèdenti articoli, doVrì prècA- 
dere ^elfa dà progetti di massima ^ conedatì da lin tipo' j^- 
nimemco nella scala da i a lo^ópo, abbastanza esteso per br 
coi^oscere le condiziom ddla valle da percorrersi, da un profilo 
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longiUidinsl» alla smU dì i!5>onn pelle lunghezze, e <Ii ijiooo 
pelle altezze, e ita una ser'ìi: (li profili trasversali distinù, ov- 
vero riportati sullo stesso tipo planimetrico, per mezzo <li zone 
orizzontali ijuotale, omle far conoscere raltiuietria del terreno 
in latta quella estensione che potrà rìfcrìrsi ai vari tracciati 
meritevoli d'esser pi-esi in considerazione, il lutto accompagaalo 
da UDII memoria spiegativi e giustificativa del tracciato che la 
Società avrà credulo preferibile. 

Art. 9. 

, 1 progetti d'ogni specie, dovendo essere approvati dal Ministero, 
non potranno ritenersi adempiute a tale riguardo le obbligazioni 
della So<àeti sino a che la detta approvazione non siasi ottenuta 
in (nodo definitivo, mediante "V introduaone all' uopo di quelle 
modificazioni, egg^unte e rettificazioni cbe .-prima di accordare 
la detta approvazione verranno dallo sieiio Ministero prescritte: 
Sai'a cura della Società di presentare m tempo utile 1 progetti 
onde il lorb esame e la loro approvazione non abbiano ad essere 
CHUsa di ritardo nel! esecuzione. 

Alt. IO. 

VII iig[^ellu di evilurc per quanto siu possibile la riforma dei 
progetti ilulli- o|ji:rc speciali, pel caso in cui venissero prescritte 
l's.scn/.iali mniliticB£ioni sui progetti del traccialo planimetrico ed 
.illimcti ILI) . ilovi a \:i pi pseiitiizione di questi «llinn ali appro- 
var.ionii. del Miiii^ti^i o pi croilei'e (juelìa dei pruni. 

AiL il. 

In ni c^isiimi', ili:lla studio del pi-ogetti particolareggiati . la 
.Soi-ictn potj'.i pi'0[iori-e di'lic modifico/ioni ai progetti di massima 
adottali diii MniLslcio, quando ciò possa giovare idi opera sotto 
il rapporto SI di convenienza o di stabilita, come di economia; 
pi)rdje .|e dette inodificaziom non euano fuori dei limiti delle 
iiondiziDiii fondamentali del tracciamento di massima approvato. 
' ' , Ari. la. 

L' approvazione così assoluta come «ondisionata che il Go- 
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Temo impartirà ai progetti emanerà per decretì ministeriaU , 
t quali saranno comunicati alla Società per mezzo comtmB- 
sarìo tecDico. 

I progetti saranno prescnCeli dalle Societl in-daplice enm- 
plare, l'ano dei quali rerrà alla medesima restttnito al momento 
della comunioazione della rispettiva approvazione, e l'altrò ri- 
marrà a ^posizione del Ministero. 

Art. i3. 

Le ferrovie comprese nella concessione saranno costrutte ad 
un solo binario, come è stabilito all'articolo 34 della conven- 
zione, salvo nelle stazioni ed in quei tratti nei qaali dovrà aver 
luogo l'incrociumento dei convogli, ed in cui per la sicurezza 
liei servizio fossero giudicati necessari dei raddoppiamenti di "na. 

Sant adottato il sisteran del massiccialo incassato tra banchine 
lii terni, o quello 'lei ii>:issicciaio libero, secondo le diverse cir- 
l ostnnzc che faranno riconoscere nirAnuninistnoìone gDVernatiVB 
più opportuno l'uno clic l'altro sistema. 

Nel primo caso la larghezza superiore della strada, comprese 
le banchine, non sarà minore di metri 4)5o. 

Nel secondo la larghezza del corpo della strada a UveUo dd 
piatto, sn cui dovrà essere posta la massicaiata, non sari mai mi- 
nore di' metri 5,5o. 

La lai^hezza della ferrovìa tra le Accie intenie dei parapetti 
dei ponti, di una luce non eccedente i metri dieci, de^ acque- 
dotti, siibnì e sottovia, non potri essere minore di metri 4^0 ; 
la largheiia delle gallerie , misurate al ItTeOo dei regoli , non 
sari- minore di metri 4>7<>- 

La larghezza poi tra l'ima e l'altra ficcia dei ponti di' una 
luce superiore ai metri io non sari minore di metri 9, onde 
servano allo scopo indicato all'artìcolo 34 della convenzione, ed 
i rostri delle pile di questi pomi dovrenno essere ìnnalutt nno 
al piano della cornice, e coronati da parapetti per servile ià InogD 
di ritiro alle guardie nel passeggio dei convogli. ' 
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Affinchè i ponti di cui sovra possano servire al passaggìq dei 
convogli delia ferrovia ed a quello del carrello ordinario sepEa 
inconvenienti , le due vìe saranno separate per lutla la lun- 
ghezza dei ponti da una divisione in ferro o legame di snffi- 
ciente altezza. 







Art. 


Laddove 


la ferrovie 


i si troverà incassata sotto Ìl pieno del 


terreno uni 


lurale o laj 


^liata a mezza costa, oltre ed ali infuori 


della larghi 




itta secondo i casi all'articolo precedeiile, 


le sarà prò 


curato UDO 


Spa^.io sullicieiite per praticarvi rispetti- 


vameiUc >.U, 


. ambi i la 


ti 0 <hU lato Uel taglio un fosso di iliraen- 


sioEii prapc 




le acque a cui dovrà dar acolo. 


Queste , 




nel caso della rcassicciala libera non sa- 


ranno però 


. in hi-fihe, 


:za mai minore di novanta centimetri alla 



sommità, e di; trenta centimetri al fondo, ed in profondità mi- 
nori, di. centimetri trenta ; nel caso della massicciata incassata 
colla larghezza in fondo di trenta centimetri e colle scarpe 
incUnatfl a 45 ff^^t ^ fossi non aTranno profondità minare dì 
sessanU centimetri, 

' Olite a ^lestì Ibsù nei icatà di strada incassati, e laddove 
mu grande quantìU d'acqua pel naturale pendio- dei Uirenì 
superiori potesse o da un lato o da ambidne i lati versare snil^ 
scarpe tagli, sarà tenuta la Societil ad aprire altri fòssi di 
proporzionata Ampiezza al fianco ed a conveniente distanza dal 
ciglio di dette scarpe, per mezzo dei quali siano le acque con- 
dotte a Ecaricaisi fiiorì dei fossi laterali alla strada. 

I fossi laterali, oltre al dover avere, come fu già superior- 
mente prescritto, ditnenùoni di larg^ezu eproibndìtà propor- 
zionate al, corpo delle acque a cui hanno a dare sfogo, Terranno 
disposti con pendenza di fondo a (jucsto medesimo scopo ap- 
propriata, deviando al bisogiio per una conveniente quantità il 
profilo longitudinale di esso fondo diil parallelismo con quello 
della ferrovia, quando questa abbia troppo limitato pendio. 
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1, Por lo.scaric* «iBÌ fOsri, il ^ale dotii Wmpre àVtii' ludga in 
■nodo innocuo tanto alle adiacenti proprietà pnbbliclie 0 prlTCU, 
ijiiMlii iillii illiÉilii fimta e ^suje dipendenze, venranno eo'striitti 
a' traverso alla ferrovia- tatti quegli appositi acquedotti che po- 
tranno essere riconosciuti necessari nel caso rhe la lungliezzu 
della strada renda insuflìcienti al liisogno gli acquedotti o ponti 
da eseguirsi per l'attraTersamentO' dei corsi d'acqua naturali o 
manU&tti dalla lineai >inhirEecati. i 

■ Art. iS. ■ 

Le scarpe dei rilevati, tanto del corpo della ferrovìa, quanto 
di qualsivoglia altra ena dipendenea od acL'essorio non ' avranno 
inai inclÌDHzitoe minore 'dell' nno e mezzo di base per uno di 
ahezia; qnelle degli sterri potranno limitarsi all'uno ed un quarto 
per nno' od- anche all'imo per und, secondocliè polii ricIiictlGrc 
la nfllnrak stabilità del terreno. La inclinazione delle sudtlelte 
scarpe dovri venire convenientemente aumentata j quando per 
gnarèmire la ■nisisteni'.a e la buona conserv,i/ione del laToro ne 
fosse rìcDnoBciuia la necessita o convenienza per cngione sìa della 
natura del' terreno, sìa dell'altezr.a dei tagli e dei rinterri. 

Ovunque |e incassature ed i tagli cadano in roccìe di tale na> 
turai da leggersi stabilmente' in posizione verticale, 0 poco de^ 
dinanti: dalla iT«i4ic8le, le sóvraddètle scarpe potranno sopprìmersi 
o ridursi alla sola misura richiesta dalla preaccennata 'mitura 
ddlk Kmcìkì ■ ' ■ ■ r ' " ' ■ • 

; ■■ . : j . t. . i , ■■ ■ -Art:- i6l ■ ■ ■ • 

1 sfautffiaj <««M-^1> «difili' col lAtt^o de'qdaU' una Hmda 
ordinaria aUMvenert la stradfftmta piMande^iri al disotto, 
avranno una luce non minOnrt; della lai^heua normale della 
oOmiinicMioné ébe debbquo servhv, sìa fasti o non carrej^abile, 
ria -^iU>li(»^ riff pTiiata. 

L'allessa della detta luce, se sì tratteri dì: stfkd* pnbMiche 
carréggiabil*, mtm potrìt etattt minot-c di metri cfncpe in chiave, 
se l'ediGaio ^ah dì forma anona, o di metri quattro centìmetri 

K 
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trenta, ove l'edìGEÌo sU coperto da travatura o da impalcatura 
orizzontale. < ' 

Per le strade private e per quelle sentpliceinente mitlatticrej 
0 desMnate al passaggio di soli pedoni, la delta alteau sari ìm 
pfjai easo paifticolure detenninata in corrslazione >aU'«HO a .rai 
esse strade debbono servire. 

Art. 17. 

I cHvnlcavia, ossia gli ediCzi col mezzo dei quali .une Strada 
ordinaria attraverserà la siraiìn ferrata, passandovi sopra, avranno 
tra i loro parapetti larghezza non minore di quella normale 
delia comunicazione che dchbono servire, sia essa o non car- 
reggiabile, sia pubblica, sia privata. L'altezza della luce dovrà 
essere tale che tra la copertura, sia arcuala, sta orizsotitale, ed 
il piano dei regali della via vi abbia pd libti» paSaaggio dei 
convogli mi'altezsa non minore di qpaltoo > metri e :(ientimetji 
ottanta. ; ~ 

1» larghezza del cavalcavia -potrà essere limitata a metri tànqne 
, e i^ntìmetri cinqaants in Intti <pA rati nei quali la strada -ferrala 
non dovrii venire fiancheggiata da finsi , o nei quali- seasa di 
questa^trà provvedersi allo Scolo dellaacque con appositi acque- 
dotti laterali, od in cpso contracio dovrà ventre au tu mtsta per 
procurare sotto dì essi uno spaziti libwo suSiciente pél passaggio 
dei detti fossi. 

Le misure .prescritte per la lai^Mzza e per l'alteiM detta luce 

dei cavalcavia dovranno anche osservarsi pei ponti canali , col 

mezzo dei quali potesse occorrere di far passare le strade fer- 
rate sotto corsi d'acqu;i sia naturali , sia manufalti. 

Art. 18. 

L'altezza delle gallerie dal piano superiore delle ruotate alla 
chiave della loro vOIta non dovrà essere minore di metri cinque 
e centimetri cioqnanla. 

Per la sicurezza dd guardiani « dei.caulonieri selle gallerie 
faranno nei fianchi delle medesime pjvtioata a dirama -, alter- 
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nUv dall'ima e dall'altm parte , non maggiore Ai cinquanta 
nutrì, delle nicchie nelle quali possiino comodnmente ritirarsi 
M'O qaattro persone. 

.■ L'apertam superiore dei poazi per la Tenlilaiionc o per la 
eoitmionc delle gallerie non dovrà essere stabilita su nìcona 
slrada pubblica; in ogni caso la bocea dì essi pozzi dovrà es- 
sere circondata da un tamburo di tnarotura , pilo- per lo meno 
daetmeirì ^ l^pertara'inCnriore danìi cadere feori della In^beezÀ 
d^la 'galletnt'ia'ttno dei smì fianchi. - ■ - 

Art. 19. 

Le curve nella grjieralità dovranno avere un raggio che non 
stia al disROltO di metri <[iiaLlrocento cinquanta. 

Saranno però tollerate curve sino ad un Tninimo raggio di 
metri' treceitto, ovunque troppo gravi diDicoltà si opponessero 
a sorpassare questo limite^ 

Nelle curve di un l'aggio non maggiore di metri quattrocento 
non si potrà adoltai-e un'»colivitri supcrioie al Ire per mille, 
allorché le pendente ilei traili rettilinei luliiii^enti non olliepks- 
aÌDO il sei per mille ; se le accennate pendenze non supereranno 
il dieci per mille, l'accliviiì delle cune sarà limitsta «1 sei, 
e nel òaso • ftulnienie ehd -ìe penileme medesime finsero pi& 
Sirtà, le «nm coli' indicato breve* raggiff iIorrMino mantenersi 
in quel'mna* 'fimite Ai aooUvìljt cfas potrii esière consentito 
dallc^ GMiAAinni dei hi^ln. 

Dove due 0 più curve tracciate con raggio non niaggìore di 
metii mille si sucOedano l'una all'altra, esse' non potranno cAn* 
gjnogersi immedi al a meni e, costituendo uno oppili flèssi contrari, 
ma dovranno essere separate da un tratto rettilineo dt fiarròvia 
che non abbia minore lunghezza di metri sessanta. 

■. ■ ■■! ■ ^ • Art. 00. ■ . ■ * 

Seuindo le^esìgenEC locali, le pendenlse' delle fttrorie potranno 
essere tegmen', medie e forti. 

' Le pendente leggiere non' dovranno eccedere.ìl' cinqafe pef 
mille , le medie il dieci e le forti i! Tenticinquc. 
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Le linee o sezioni ài linea clie jiercori eKannci il liuralii ,. 
non. dovranno avere pendente maggiori del aette per miU^j.sDlo. 
potranno essere tollerate quelle del dieci per milieu. ^Mid*' 
gi^i^di difficoltà ^ gravi Spese sianu d'ostncob a pendente niAori. 

Gli St«dì. dei (uogelll (iavraniio lssitc l'egolali in modo clie 
lo pendenze superiori ni limite olti-e il qiiolu k traziotie dei 
convogli potrà osigcr<^ l' impiego di macchine di rinforzo o l'uso 
di mai't'liint: speciali siano lalte concentrate in ima sola e me-, 
desinia traltii , .rome ù richiesto dai buoni principii dell'utile- 
impiego della forza motrice, e (jnindi dell'economia delle spese 

Le stazioni, per fjuaoio è possibile, dovranno venir disposte 
orizitontalmento. Solo nel caso die al soddiifacinieiilo di. qwsta 
coadiziooe. si oppongano ti-oppo gravi .diflieoliÀ S' iipaie v !&• 
pendenza lóro potrè portarsi ^no al a e 5a pw «ille)' .evi- 
tando p«r& di'- Ifmart qifeeto liqHl« quelle parti in onÌ 4c- 
cwrerà'di eseguire numovro dei veicbli a mano d'uomo. 
-.];i'acpres(B< del passaggio da dm. od ultra pendenza verrà, 
mnpre addoloUa arvotoadwido oon turve di grande roggio 
l'ifogolo sotto Obi a' iaoontnno: 

. Ke) caso di due torti pendaaze in tento oontnario, in ma- 
nie ca tale da- fmwara una ooBOìnià al loro iai»nlro> dorrà' 
tn l'uloa e l'altra venir sempre Ìnt«rposlo un tMU» oEKSOttlale, 
o di pocidssimo pendìo della lunghezsa di na sttom^ro «ImeBo.- 
Art. 31. 

,1 ppQti, ponlÀc«lli, acquedotti, ùfini, sottovia e mvaWwìn 
dovrao^n asspreitnlti d/opsoa mniaie o di (txcó, o dilbnittiira, 
mieta di questa dii& sperà dì materiale. - . - , . . 

Art. 23. , . . 

La luce netUi dei |>niiti e l'ullez/.a degli archi e delle travate 
al di sopra delle ncque sjriumo determinate in modo che nè 
le proprieli laterali, nè il buon regime stèsso dei ituoa, tw>- 
Ttnti 0 nv^.BÌ- tróvìno in oM^or pèricolo di danni o sfionoertì 
in GIÙ prima non fossero. 
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I progetti domami comptvndece le opere nec^urie per 
Bod4isffal« a qatstìi scopo/e per «ssltìnrare tanto rìmniunità 
delk straela ' fefratd e delle sue dipendeneè, qDanto it ISieio 
• sfogo delle acqtie in quilnnqne slato tii essi lìnirìi , torrenli b 

La Inrgtiezza delle luci dei detti eititìzi dovrà pwe essere 
giustificata alt'atto della presentaEronè dei detti progetti. 
Art 33. 

Le proposte. d'aElrayersamento della fenovia col mezzo dì 
eitòm tion saranno anunesse per quei corsi d'acijaa natui-ali 
che non corrono perennemente eoo nci^ue ciliare, nè per quei 
canali mancrfatli clie fecCiano promiscno ufficio di mccoglìtori 
degli scoli naturali di' considerevoli estensioni di terreno, e 
siaoo soggetti a pÌene-od a notevoli imcrrimcnli : in ogni caso 
ili cui questo genere di edilìzi possa essere ammesso , le loro 
Ibii'oe e dimensioni saranno regolate nel modo piìi conveniente 
per una facile e pronta espurgaEione. 

Art. 2,\. 

■■ L'flltimetrìa delle ferrovie e delle loro dipendenze dovrà es- 
sere regolata in modo da gnarentire pienamente l'ìiisoinniergi- 
Irilità della sede del 'ittassibclaio sotto qnaisivoglia meissima 
'pì4n& obnosoìulB dei limitrofi' Gnmì , torrenti e rivi, c trinarsi 
-sovrattath) belle traverM dei' i&edesiail in ' l'elaelone al lìbero 
■sfogo ée&O acqne. ■■ ■ ' : ' 

i Quanto' «i tratti dl« «cesrresse di Itabiliiis liing* ì lìdi iti 
'idare, ì prbgetit'dovivAuo ebtnpteiidffre le ojMsfe neoesaarìéper 
'%iMtePli 'at'^rìpaM dà)fe'ond« delle frati bufi-àscW ' d<Mé >ite 
fo'SM ^ caso, anche ' datl'ftivasiotie dblle èt«# , die tAito- titt» 
btirrascbe quaiAo ì ^nti pèsAno b<^ciuttuldrvi>'sis' nMifcfe^-uns 
'àtìtSfétittti el«VAzione det'pVMia'-della'VaddMtK'detle/ Atat'tftrfl'ÌA< 
i(éi-pbsiztòil6 di nlolri, tìi'gitiì/'o- fli(^l iafaie«ft «itì''*''f'rfiuatì (la 
'tJnew&i iiffall&'ìiflinló.'' '-i- :f' .1 '■■ 



Digilized by Google 



3S ' . * 

Art. 35. 

I tratti (li ferrovia disRori'enti in prossimità di |irecij>izi e 
quegti altri nei quali la brevità dei raggi delle curve od altra 
circoslaaza qualunque potesse rendei'e meno dillìcili e ;iiù di- 
sastrosi i fuorviiunenti dei convogli , ove non si pos^^a lìispofre 
il |)ro(ìlo lon^tudinale in modo che essi vi scoriano incassati 
sotto il terreno naturale j dovranno dui luto del pericolo venire 
miiiiiti di robusti parapetti od argiiielli. 

Art. 3tì, 

II rislabilimento delle comunicazioni delle fcn'ovio inii:iscfaic 
col mezi'.o di cavalcavia o di .'^uUovia y.nh scuii.ie in ffvTibile a 
quello delle traversate a livello ogni volta clii^ lu diifoienza tra 
i livelli rispettivi fra la strada l'errata e le strade ordinarie sia 
tale da permetterne la costruzione senza trarre ad ardui im- 
pegni od eccessive spese. 

la caso contrario l'espediente delle suddette traversate. a li- 
vello sarà ammesso nei progetti, salvo però a ridurle al aàooe 
numero possibile col portare im o piik comnnicszioni a con- 
fiiàre snUa fctróvia riunite con soppreasiode delle meno Utili 
ed indispensabili, o.d in ^Itro modo .di equivalente eOelto. 

Eue dovranno . venir chiuse all'uno e all'altro lato delle 
ferrovie con oanctUin con. semplici barriere secondo la rispet- 
tiva imporlapz^ , i .qoftli- «ancélli.io barriere nelle Atade pub- 
blicbe carreggiabili domano lasciare una luighozza' Ubera .di 
rarco mìsiwfilB a .^quadra colla slruda qddinaria. variabile da 4 
.a ^ metri , sccQodo U maggiore o roinoi- im|u>rlanza e Frequenza 
'del movimento «he vi, si esercita, c ntlie strade private, e in 
■ opielle noa carri!ggip|>ili la larghezza di metri n in 4 al più- 
• : ..Mediante.. ,chii)Q o . salite' più o meno .dolci,, aia non mai e^- 
.^e^W^i. rinclii^^jone del 5 percento, secondo l'importanza 
, delle. . fìoipunLcazioai ) la natura, e. l'csteusione ; dsgli .joBÌ a;. cui 
esse sono dégtinate, e le esigenze della, nalfirBle:g^acÌturB :del 
terreno, sarà dato accesso alle traTersate a li:vello in qndcasi 



in cui il piano dellii ferrovia non coincida con quello della 
strada ordinaria intersecata. 

AH.J,. 

La Società è tenuta a procurare uiki coìivenlenie 3l>itazione 
a fianco delia fen-ovia ai cautoniei'i ed ai £;n.irdiaiii incaricali 
della manuteozioife e delia sorveglia» /.a della via, opperò' sarà 
progettata la costruzione in muratura di case cantoniere e di 
caselli di guardia, e queste case e caselli saranno parte sem- 
pliol, ossia a dne side camere, e parte doppie, cioè a qnatU-o 
cauiere, salvo il soddisiare conveni^ntementB nei' sili richiesti 
all'obbligo di cui paHa l'articolo 35 delia convenzione. . 

Il numero delle une e degli altri' e ta loro posizione serannt) 
determinata in relazione al numero delle traversate a livello, 
alle esigenze della sicnrezza pubblicà e al btEOgijo dei servizi 
della u^aniUenùone. 

ArtaS. 

Luogo le linee concesse ed alle disianze meglio appropriato 
alle rispettive località saranno slabìlitc delle stazioni e delle 
fermate pel servizio dei viaggiatori e delle merci, pei deposito 
del materiale mobile e per poter provvedere ai bisogni di con- 
servazione e di riparazione di questo. 

Le stazioni saranno di diverse classi , secondo la maggioro 
o itiinoi'e importanza dei luoghi che debbono servire, e secondo 
la natura ed estensione dei servisi che dovranno farvigt. 
. Dovranno essere appropriale al buon servizio tanto dei viag- 
giatori come delle merci, e dovranno essere provvedute di tutte 
quelle fabbriche e Etaliiiimeiiti arcessori clie si richieggono pel 
pronto e buon servizio della strada ferrala , come telloic di 
coperturit, Imngars pei carico e scarico delle merci , magazzini, 

il iitimPio e la posi/ione delle sla/.ioni u delle fermate sa- 
ranno determinute dal Ministero sentite le proposizioni della 
Società. 



Digitized by Google 



io 

I |>iiiui ijciJCrali ilellf slaiioui |)iTatiiUi ilali articolo tì, non 
che i disegni dei loro fiibbiiciiLi, saranno dhtesì in modo da 
soddisfai* soì 1 aisjiostii nonne, c da iiir si che risulti un 
complesso tale da giustiScnrc che col (li lui mezzo reslciiì ab- 
bondantemeutÉ provreduto ad ogni bisogno dei servizi da farsi 
in ciascuna stazione^ c che ninno mancherà degli stabilìmebli, 
lavori e meccanismi necessari per un escrctzio della ferrovia 
completo, sicuro, semplice, facile ed economico. 

Per rio chs concerne i locali da stabilirsi io alcune stasioni 
per nqOTero del «arabinìei-i^ doganieri e di qualche drappello di 
truppa, giusta la prescrizione dell'articolo 35 della .ooBTenzioDD, 
il JUioistero ctmoerterà oolla Sodeld il mi^ior modo .di uddisfiire 
alle esigenee dei suaccennato serris» in modo coDve&ìeate. 
Art sQ. 

Salvo il caso di rinuncia da parte d^li inleressui ed. aventi 
diritto, da essere comprovata mediante atto regolare ed auten- 
tico , i progetti definitivi dovi'amio in generale comprendere 
tutte le opere necessarie sia pel rìstubìliiiiento delle esìsteuti- 
comuuìcazioni che dalle ferrovie rimanessero interrotte, sia per 
la conservazione dello scolo, e del libero car£o delle aoqafl) 
i cui condotti naturali od artificiali fossero ìnlerrottì o modifi- 
cati dalle opei-e della ferrovia , e queste opere dovranno essere 
eseguile per cura ed a spese della Società. 

Se la inosservanza di queste coiidiùoDi facesse nascere dei 
fondali richiami da parie degli interessali ed aventi diritto 
unelie dopo l'apjirovaiione dei progcUi , e dui'ante l'eseguimento 
dei lavori la ris pensa bili li dcìlc couscgucnzc di essa' inosser- 
vanza ricadrà sulla Società. 

Fra le comunicazioni alla cui conservazione imporla di prov- 
vedere alloi'chè trattasi di paesi lungo Ìl litorale, sono comprese 
quelle delle qnnli possono abbisognare gli abitati per mantenei-c 
la loro relazione colla spiaggia , e cosi quelle che interessano 
.oltre al commercio l'esercizio della pesca e delle arti marittime, 
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e quelle che stnWm iudinpensabili [^er assicurare la"pcfìti%iRtà 
dì ritirare in secco' e di varare le bardie ]M!si^ei«bctt; éd ìiUi-i 
^lìcali battelli. ' 

■ .- Ai-l.3o. 
Ritenato quantto è slabiiilo nll'articulu ]3 reliitiiomciiie alla 
laidezza del corpo della ferro m , l'allczzn del massicciato, 
sul quale avrà a stabilii-si l'urmamcnto della fi:i'i'uviit non dovrà 
essere iiiinoi'c di centimeli-I cliiquauta, e la sua larghezza Uni- 
formo sarà di metri tre c cciilimetti qiiaraula nei casi che 
venga incassato ti-a le baiinhine di lei ra ; pari sarà la larghezza 
al piano Mie ruotate del massicciato liberò, al quale dorrli 
darsi in base la larghezza di metri 4 c centimelrì 6b. 
Art.3i. 

La fen'ovia dovrà essere chiusa e Separala dalle proprietà 
limitrole con siepi , muri di cinta , barriwe ed ;illri meziì 
equivalenti ed appropi'iati alle specialità delle circostanze.- ' 
Art. 3a. , ' 

jLa laidezza della via tra t margini intei'ni dei r^oli dovrì 
esEOre di metri i,44 in' i;45 > e nei raddoppiamenti dì m la 
distanza fra Ì due binari non sarà mai minore di à metri. 

Lìi distanza perb fra i binari principali nelle stasioni anche 
ladddre cs»a Ma- è rrehiesla maggióre della suddétta pel servìzio 
delle piMt«ferme, om^o' per lo' stabìlnnento dei marctapiech 
doTrà. essere di metri-a^So. 
' '■ ■ ■.■Arl-33- ■ ~ ■'. 

L'armaraènto diella £^vrovia sarà fatto sopra traTérsine di non 
minore lunghezza di metri a e centimetri 60,' «1 ogni 'regolo 
di metri 5 e 4o di lun^ez2a, dovrà essere sostenuto da un 
nuDiet^' di traveiiihé tion minore di fi. ■ ' ' ' 

I Le'trtvèrsioe 'dffYi-anr.o avere la forma prìsinàtica^ |U''fóVa 
sezione poti-à essere semicsagonale , i-etlangolare ò Semini tcól<i rè. 
'-.;lA eg[ti daÌt la larghezza dèlia basfe, coDa qiiak ;p<is6raiino 
svA .téMkió Boii' iati In '^lcuii'mado minore di ctntùneùi aS, 
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nè minoi-e. di pentimctrt 13 c hi spessezza loro' Ira la dell* 
base il piano sul quale cioyranno venire allìssi i rusciiietti. 

Esse saranno di rovere (qn/ri-us rohux) e di Inrice rosstt 
(pinus larìx). Poti-anno essere ammessi i iegnami di essenza 
d9!cc,..^nando Giano stati prepvati secondo un sistema di pre- 
ser,iii»[ktte di rìcofiosciuta e spepiiientaU eSicaoia. , 
. ..Art. 34, , , 

I regoli, iiqaali saranno di ferro battuto, ftovriumo nei essi 
ordinali e^ere del ])eso. di 33 chilogi^mmt per pgni metro an- 
dantr. Kssi avranno la lungheua qoi a,VBnlÌ - aceennsta , ^eno 
quelli da impìjegara Dcm.^iirTe di bt'^Te raggio, i -qiitlì saranno 
accettati con Jiin g hez^e-nànori da pt^stabilini. 

Essi verranno congiunti l'uno- all'altro col mezzo di stecche ■ 
(éqlissai)i seeondo quel ^stema che alt'atlo.-dell'KI^licaiiìene 
Terrà prescrìtto i^al Governo allq S^^iielà ^ìenope niccofiundato 
da ragiom di preferenza. , , , . 

I cnscìnetti saranno di ghisa c del peso di 9 chilogrammi. 
, Nel, caso che venisse adottato il sistema Vignolles cosV detto 
all' americBDB, i regoli dovranno avere per me|ro corrente na 
peso non uiìnoce di 3(ì chilogrammi. . , ; 

Art. 35. : , , 
.Le disposizioni di L-ui nei prceedeuù | 1 artìcoli potranuo 
,essere modifìentc o toLaimente mutate quando un nuovo sistema ' 
fosse dimostralo, migliore dairesperienza. 

In ogui CKSO il Governo dovrà far conoscere alla Società le 
sue determinazioni a siflalto rìgtiDrdo all'atto dell' approvatone 
dei prò geni parti co la reggi a ti. 

Art. 3G. 

Colle slesse norme regolatrici deirarmaroento della via prin- 
cipale sarà anche progettato l'armameiito dei raddoppiameatì di 
via e delie vìe secondarie delle stazioni. 

' Per l'armamento, .d'ella vìa ne^lle traversate a livello, per gli 
svuitoì ,nèi rad^opp'^amj^gti di .m .e :ge)le ^zioniy per le .pìaU 
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' leforme, le stadere a ponte, ì serbatoi d'acqua, le trombe idrau- 
liclie, le colonne idrauliche, i segnali a disco, le gruc fisse e 
per ogni altro oggetto di materiale (isso dcHc stazioni, nei pro- 
getti prenderò norma la Società dal praticato nelle migliori {ira 
le ferrovie costrutte a cÌie si andranno cosii'uendo, ed osserverà 
iuokic quelle istruzioni e determinazioni speciali che emaDcranno 
dal Ministero all'^iHj della approvazione dei progetti definitivi. 
Art. 37, 

La tìo.ut:. dovii sliibilire sulla strada fcrrjta una linea di 
telegrafia cleltric.i pel servizio delia IncomoKÌoiic , secondo il 
sistem;i che sai-à da essa proposto ed apjirovnto dai Governo. 
, 11 Governo si riserva la facoltà di colloca; c sui pali della Societi 
i fili della linea pei servizio pnbblico, C (pjesl'ullima sarà tenuta 
itioltrc di provvedere nelle rispettive atnaioni gli occorrenti locali 
pc[;li uffici degl'impiegati teleguaGci governativi. 

La Società sarà pure obbligai» alla custodia ed alla manu- 
tenzione ordinaria del matertaie esterno della lìnea, come pali, 
.fili ed accessori, tanto di ,5na proprietà che di spettanza dello 
Stato , ed in questo dovranno uniformarsi alle direzioni degli 
agenti telegrafici del GoTerno. . , . 

Art 38. . . 
In quei tratti nei ^uali l'andamento; delle lìnee comprese neJla 
.«oncessione venisse ad jiuersecare' le fbrtificazibni militari, od 
.il bpon regime e coniervBÙone dei porti e spiag^, danramo 
,nel relativo studio,- d'intelligenza col Uinìstero dei lavori pnb- 
liei, prendersi' gli oppoitnni coacerLì.coU'Aiuministramme della 
Guerra, oppure con quella della ]l{IaiìnB secondo ì cosi, ed al- 
soggettare i progetti a quelle condizioni ed avvertenze che le 
dette Auo mini strazio ni saranno per proporre. 

Art. 39. 

La. strada militare 0 dì ronda che la Società ha l'obbligo 
jd'escguire giusta l'articolo 35 della cqnvcnzioue, dona esseìv 
stabilita all'iafuoiì dell'w^ occnpata dalla strada reiTSta.,^, aue 
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dipendenie, ed essere cMtrnttó secondo le modalità 'aolite ad' 
usarsi nelle strade ordinarie , pi^ovvedendo al pBSSB|^o delle 
□cijQe con ponti, ponticòlli ed acquedotti apposiU,- ad eccezione 
di quei lìumi e torrenti che richiedessero pnti di una luce su- 
periore ai metri dìed, i quali potranno servire pella conUnnttìi 
delle comnntcazioni. 



TITOLO II. 



condizioni rsf^oUUrici neW es^iùmenlo delle t 



Tulle le opere relative alla costi-azione delle ferrovie com- 
prese nella concessione saritjino eseguite con ma(ci i;ili di buona 
qualità, e secondo le miglioii regole dell'arte, sollo il coiiirollo 
e lii sorveglianza del Governo col mezzo de' suoi coiiiinisseri , 
ed il personale tecnico dii essi dipendente. 

rondnmento delie opeiL-, c di esif^erne la buona c lodevole ese- 
cuzione in conformilà delle disjiosizioni dei decreti ministeriali 
d'approTasionc dei progetti e delle prescrizioni dtìl presente ca- 
pitolato. Essa però non impedìri alla Società di procedere nella 
distrìbuzione e condotta dei lavori nel modo che le suggerirà la 

'sua industria^ jmrchè questo diodo ndn sia in oj>paslzionc alle 
dispoguoni della' donvenzlone e del presente capitolato, ma sìa 
tale da gnarenlìre insieme alla' stabilità e durevolezza delle opere, 

ili' (orv conTenienza alla propria destinazione. 
- ■ Art 4i. 

Qnando gl' ingeneri, gofvématìri 'ricono^ssero che l'esegui- 
mento delle opere non procede "lÀ conformità dei preaccennati 

■ prìncipti ,' se la Società non si preittrà alle rlfimbé' 'che dai 

"medesimi idro Terranno ingiunte, pirtranno essi ordinare la sospen- 
sione dei lavori, sbIto il rrftrime foMo al Ministero. * 
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Art. 4j. 

Nel caso conlemplato adi' Arti colo pieeeilente , le coatrorérsic 
verranao risolte nei modi stabiliti agli urticoli 38 e 39 della 
convenzione^ a cui (juef^o capitolato si riferisce, nè il tempo 
che verri impiegato nel forle JeciJei-e mediante l' arbitra mento , 
c nel quale i lavori dovessero rimanet'u sospesi, darà mai diritto 
alla Società di pretendere < qualsivoglia dilasione di termini aU 
rultimaz.Ìone delle opere, ! quali s'intendono assolutamente in- 
variabili. Airincominciamento di qualsivoglia lavoro dovri'fórsi 
sempre preced»^ il tracciato plaDimetrico ed altimetiico del 
mofÌMiA» ii» m»i» velare «stcnsUtite « pcrmenaike. 

Nfli Uucunteti dei ponti eecedenlì h-ìnn ìli meta.. Seti A 
vatA l'awtiMsnM ài ««bearne l'asse. ììt^-inodo Ae'^ oont)RÌraiv< 
dottntlìlinm.qpeUo delia ferrovia, le inà^or'BcipàeEzgnriHndlv 
al jwmMflgfff cm-i & Tettuue ooitispoada 'a.InIl^te odià TfcUc; 
ddbt' ftuMvÌA» Mcondwlii^ la. strada', Oltana si' tnircrà dall'òh» 
o .idftlL'iiUro. lat«. . * • 'I." ■■ ■ ! ■; ■ ! 

:.. ■•■■.Art, 43. .-. ■ 

, IfoVatto ìflhe-^si ripoptanmiio snl'terrenò i mcai«ui^»ti.*ddi 
progetti approvati, potrà la Societù introdurvi, 'pFèviD'Consetiiio 
del MiniatBiiO , delld mod'dluaziatti tanto nella plaiiìmeb'ìa clie 
4eU.'aljjmetrìa, purché le pnme non cagionina'un discostàmento- 
daUa liiHn maggiarei di inetti 3bo da-tina parte e dall'altra della 
traccia. del progetto approvato, nè introducano curve i» maggior 
npipero o di mitior raggio di quelle che questa traccia presen- 
terà, e, l«rrE«conde non introducano più ibvii peadenze, uè de- 
teriorino le condizioni dei passaggi che occorra dì praticale sotto 
a |«|trB la ferrovia alle acque od alle strade ordÌBBrie. - 
Art. 44. 

La Società dovià ncquistare in proprietà libera ed assoluta 
lutti i- teiruni, iabbricati ed oltre proprietà e ragioni jiiibbliche 
e private qualsiansi necessarie per costruire e portare a stata 
di permanente eserazio la strada ferrata con tutte le sue di- 



le 

peodenie ed accessori di scarpe , fossi , siepi , sLeccali e muri 
di -ohiusuTO, argini ed opere di dìfeiB, opere di con sei-razione, 
o di ristabilimento djellè pubbliche comnitioasioni , o del corso 
delle acque pubbliche , case caiitoDÌere , e loro aiuole di cnn- 
tomo, caselli di guardia, faiibricoli delle stnzioni ed aree libere 
circostanti, necessarie per le comunicazioni, per gli acoessi ai 
depositi, pei moTimenti e per ogni compiuto servizio da farsi- 
nelle medesime, cosi pei vìaggintori come per le merci. 

I limiti sino a cui dovranno estendersi le occupazioni per- 
manenti sono determinati dalla estensione materiale delle opere 
da eseguirsi col di pùtToIuta, aia dalle Ic^gi generati sul diritto 
di servitù relativaiBentè alle distanze dei fabbricali , dei mari 
di omta, dei pianl^menti, dei fossi. e dc^ scavi dalle proprietà 
del vicino, sia dalle léggi speciali vigenti e ohe potemmo essere 
poste in vigore sulle servitù legali delle ' finrorìe 'paUilu^ e 
delle proprietà adìacuiti, e per la poKàa di essa femt».' Questi 
limiti Terranno segnati in massima snile sagome e- profili nor- 
mali prescritd all' articolo 4j »*■>' cbe sm piani speciali delle 
stBsioai,' ase cantoniere <e- dteeiopere-d'arte in oni importasse 
di &me particolaie iadicanEHie; - ' 

II dritto cbe aocoeda'aila Società Particole iS^-dflUa l^ge 30 
novembre i65g ideve: iiitendmi oonceiEor «n riguardi dovati 
alFesercizio della navigazione.e delle arU marittime, e nello sup- 
posioione che i terreni ifi indicati non siano stali ceduti in prò- 
prìelà od in aflitto ai terzi; in caso contrario la Società Ao\TÌ 
tenete indenne il Governo e compeosKre i concessionari o lo- 
eatari a termini dì l^e. 

Le ocotqwsìoBÌ tosi permnnenti che temporarie delle ahnii 
proprietà, verranno eseguite in conformità delle le^.attoal- 
mente vigenti, o che «ranqo progrtetivammtfr messe in' vigore 
nel paese, olla rigorosa osHrveua delie ^(oaU si dìohia» teDUa 
le Società. ■ - . 



il 

Doirftr quindi essa promuoTere tutte le nédèssafie faimalìlà e 
SOSttname le spese. ' i:'< 

.. • . Art. 45. 

Gli scavi di matemali che per necessità 0 pei- sua particolare 
coiLTeiiieiiza la Sodetà. volesse praticare nei terreni siiperiorì alla 
strada ferrata) saranno regolati e disposti in manici-a da rimuo- 
vere ogià pericolo di immediati e prossimi scoscendi in enti 9 di 
lei danno. 

Quelli che si volessero aprire nei terreni inferiori dovranno 
. essere dal. tato della ferrovia disposti con scarpe non minori di 
quella per gli sterri, prescritta all'articolo i5, il ciglio della 
quale sarà tenuto a distanza orizzontale dalla linea della siepe, 
seccato o muro 1^ chiusura' , od in manoanin di questi , dal 
jMulB'della -searpa 'del ^rilento o do quello-dn 'mori di'sostegao, 
noB' •minwe -della' pnfimdità .dei detti Beavi, -i ■ ■ 

Gli scavi negli alvei del fiumi, torrenti e rivi, saranno fiuti 
in modo e colle precauzioni necessarie per evitare qualsivoglia 
dflviaztope.od altro qualunque, sconoerto àà- regime dei détti 
alvei, ^e possa recare nocumento alle laterali proprietà pttb'- 
Uicbe e private ed alla strada ferrata'.stesGa^:''. • 
'. £m precanzioni dowamio usarn 'xtdls estrsdont dt-iDaterìalt 
dalla spiarla del^tnare, nelle qndi inoltre devdà'proDedeni'COK 
Mservanza delle leggi e regolamenti vtgdnti soUs poliié» «-idlln 
conservazione dei porti e spiale. ■ ■ ■ 

Art 46. ■ . . 

Non solo il corpo delle felrovie e'lom dipendenze verrà sosi»' 
nulo e difeso con opere murali nelle 'loradilà nelle quali si irò-, 
veià esposto all'aalone delle- acque di' mare e di quelle (^i fiuàii, 
torrenti, rivi e canali manufatti, ma anche dove lo- richiedesse 
il bisogno di difesa o conservazione dì qualclte sottostante o so- 
vrastante strada, od altra opera pubblica, o di qualche piibbliet) 
o privato edifizio di cui non si dovesse o potesse eseguire l'oc- 
capasione , così pure nei caù in cai lo esigesse ii bisogno di 



a^cnrare'la sUibiliU <ki terrem Buperìmn, contro le frane o la 
ceduta dei materìalt che potessero nuocere sUa pemanenta e 
sicura pnticabilitA delle ferrovie, e finHlmeate in quelli inciti 
cif) ;sit! stato, richiesto dalla tutela di qualche notabile interesse 
pubblico, come sarebbe di non nuocere all'esercizio delle arti 
marittime suUie spiaggie , alla libertà delle comunicazioni ed ali» 
pubblica igiene, nelle tiaverse od agli acoessi degli abitali, uè 
di deturpare l'aspclto di questi. 

Art. 47. 

Qli alvei dei corsi d'acqua di qualunque natura saranno rad- 
drìiluti e trasporti conrenicctsmente ovunque' ciò occorra, per 
mstUi^ nel debito, accordo la loro direiiane ctai quella dogli 
edtfizi , ool mezso dei quali dovranno attraveisare le fecTovie , 
e taranno esegùtc tutte -le mniiiiuHn ed sStn opere neoesriuìe 
per BSsicnrBre la pennmeffiu e l' inDoautA di tali' tiB^iaitt e 
faddrimamenti- 

,■ Art. 48: , 

- ' Le coperture dt^li «Kfiai sarvientì al faKMgffo ^ BsqM<qBi^ 
li|h^4 «d al riaaMimento delle oonnnicaiioBi intersecate at- 
traverso delle strade femte nranma a v&be morali, sia leterlsie; 

£ badae' (Mira, oppure ad in^akalarei di ferro o g^isa , 
MOTtitte. da travi o d*. nentìne dellb' sten» metallo. 
I "Verranno pemesse le coperUire in lastroni di pietra di con- 
veniente spessezza pelle sole luci di non maggiore larghezze di 
60 centimetri ed anche per quelle di larghezza di un metro 
qUMulo tra essei coperturei e la sede del massicciata sia inter- 
posi» un considn-eTole strato di terra. 

. U iptlido supremo della schiena delle coperture non dovrà mai 
t««vars[ a livello più .alto dì quello della sede del massicciato. 

Sono eccettuati i casi della impalcatura, di ferro o glòaa, atà 
quali i sosLegui dell' armamento pott'anoio far corpo iauBadiata 
con quelli di esse impalcature. . • , 
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Art. 49. 

Gli alt I-sversamenti delle lioec di strada ferrata colle strade 
ordinarie per mezzo di sottovia avranno sempre luogo mediani 
tutte le opere necessarie per assicurarne in qnqlsiTogJia circo- 
Slansa la praticabilità, e cosi per ottenere che siano poste ql 
riparo delle mondazioni, e che possano smaltirsene le acque 
delle quali non fosse possibile d'impedirvi l'introduzione. 
Art. 5o. 

Le piegature delle strade oidinane agli accessi cpsi <^lle 
traversate a livello, come a quilli dei sottovia e dei cavalpaviq 
saranno sviluppate in modo da offrne In mnggiore possibile 
comodità e sicurezza in relazione nlla natura del iransfto ci|( 
debbono servire. 

Sarà evitale! per lutto quanto sarà possibile lii proposizione 
di iraversale a IivpIIo alle boccile dei sotterranei , alle estre- 
irila immediate ilclle [iiuloiKle iiicassalure, specialmente se 

tra gli sviatoi esli'cmi. 

Iroinotoic di ferro, la lai';^li>;/.ia (ielle quali dovrà eccedere di 
circa metri i.:>ola Lu-lnv./.ii lil.rni ,l,-l ^aE^■o d.ilenniiialo colle 

L incrociamenlo delle stradi; oivlinarie colla ferrata pae- 
diante passi a livello dovrà eseguirsi il meno obbliquamente 
possibile e ad un angolo che sìa non minore di quarantacinque 

Il suolo- delle chine e salite d'accesco alle traversate a liffiUa , 
ai cavalcavìa ed sa sottovia ed in generale quello di quoinnque' 
tratto di strada pubblica che sarà -st^to coi lavori delle ferrovie 
variato o modificato, dovrà venire dalla Società consolidato con 
bno^ì materiati e nella formo e. modo di cost^ruzione. dei fro^r 
du Gondnnalivi Af^la comimicazÌDiie dì cui faf^no pjirt^. 
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Art. 5t. 

1,^ Srn:iei;i yrhiu\ i\i )10I■|■^^ Diurno a quella |i,Lrte dei progetti 
per I e.stgiiiiiicntr) ilei fjii;ili orcoi'i (iiìi l'occupazione c trasporto 
<li qualiincfiic Iratto di strada |iul)blica dovrù dame formale co- 
muDicazione alle Àatorìtà ammiaislradTe pr^oste al goveino dì 
esse strade per abiUtarle cobi alla ricogiiÌKÌone della conve- 
nienEa e sufficienza nel suo interesse del progetto e delle con- 
dizioni sotto le quali ne sari stata acconlata la sapeoore ap- 
provazione, come a sopraTTedere all'osservanza di esso progetto 
e condizioni. 

Ad opera firùta dovrà sempre la Societìt riportare dalle sud- 
dette Antorìtà nua dichiarazio&e dell'esegnito lavoro. 

Qnando l' esecuzione dei lavori esiga l'inten-uzione di una 
preesistente comunicazióne qualunque, essa non potrì mai aver 
luogo senza che prima non siansi stabiliti dei passaggi prov- 
sullicienti per comodo e sicurezze degli 



ingesiiei 



i del C.o' 



Meno il nso di alti sterri nel quale le case canlaniero e 
11 il 1, I I I I I 1 ^1 d li 

scarpa del I^ìlWu . iji tulli eli allri casi il loro piano terreno 
dovri trovarsi pi^ossimamenle al piai.o ,lel!,. ruotale. 

Q 1 1 , I 1 I 1 ^ {, 

ì \ d in 
f 1 I i f 1 

La distanza della fronte di una casi, cantoniera .dalla più 
prossima ruotala di una ferrovia non dovrà mai essere minore 
di metri 

Oltre l area che verrà occupaU dal iiibbiicato propnamenltì 
detto, dovi-à - formaro dipendenza libera di qualsivt^lia casa 
cantoniera imto intorno alla medesime una zona di terreno di 
estensione non minore di metri 5. 

A comoda porcata d ogni casa oantomera dovrìt eversi falere 



L [loubile 



tal i fr I U Ibi 
nienza alla propria «ks.innzione. 

Q d II I i II l b 1 

l ampiczza della pianta c ncll uiicz^a dei uicinbn dovranno pos- 
sedere tuito CIO che a ueccssui'io per una comoda e salubre 
abitazione, al riparo delle inaiune degli clemenli ed al sicnro 
degli attentali dei male inien lionati. 

■ Art. 53. 

Le siepi vive c di chiusura saranno pianiate in <[uei terreni 
ed in quelle posizioni nelle quali si conosccrì per esperienza 
che potranno vegetare. 

Le chiusure Decessane m quei luoghi nei quali non potranno 
allevarsi le siepi consisieraono in barriere di legno od in muric- 
cluoli da costruirsi In calce od a secco con aiipropriale dimeu- 
sioni di alteiiza e di srossc/.7.a. 

La chiusura dell'area delle sIlizÌodÌ saiii falla ton stcccli di 
legno e di Turro sosienuu di tratto in u-atio da pilastrini di 
mui-o secondo i moduli che la Società proponi alla supenore 
approvazione ali auo delta presentazione dei progetti speciali di 
e^se sla7.iii[Li. 

Art. 5.i. 

I m e 1 del I j I do 11 la a 

mento eobi ddh via [,j lnd|xdc delli.^ .irade ferrate, .come delle 
vie secondatale ilell interno delle st:i/.ioiii e loro accessi. Saranno 
depurati dalle maierie ttiiose e dalle pietre flie in qualnhqne 
senso eccedano la misura di 3 centimetri. 

Saranno parimente escluse dai massicciato le arene troppo 
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fine ed arìde che posseno essere tnyfo &cilmente sollevate 
dai venli e dal moto dei convogli. 

I materiali del massicciato dovranno essere & natura ùcìì- 
mente permeabile , al che quando non nuoca la mescolanza 
alle sabbie dì nna piccola porzione d'argiUa che ne moderi la. 
soverchia mobilità j esse potranno accettarsi. 

Art. 55. 

Le traversine ed i cunei d' affissione delle motaie ai cusci- 
netti dovranno essere di legname sano, spoglio della corteccia 
e dell'alburno ; l iguai-do alle prime Terranno rifiutate non solo 
quelle mancanti delle prescritte dimensioni , ma anche tutte 
quelle che presentassero irregolarità od alteradon! della so- 
8(aD» legnosa, tali da pregiudicarne le condizioni di durevo- 
lezza o nuocere egli ulTizi di resistenza a cui deggiono compiere. 
Art. 56. 

Le ruoUie colle stecche e chiavarde di loro- congiunzione ed 

ai calibri e, modelli dal Minisfero debilomenlc approvati. Nel 
peso delle niolaie c dei cuscinetti stabilito all'art. 34, come 
anche in quello clic venisse a stabilirsi in conseguenza del- 
, l'art. 35, snr-l ammessi, una tolleranza del 3 per cento. 

Dovranno le mctJi;siiiic essei-e di ferro duro e compatto, ben 
saldato , non fiagile a freddo e di grana fina , insomma della 
qualità la megUa atta a resistere all' aliene delle rnote dei 
. lacoU. 

La loro fabbricatone dorrà essere eseguita con tutte le di- 
ligenze necessarie per ottenere la voluta peifèrione. 

Le stecche di congiunzione delle ruptaie a ragione di due 
per ogni congiunzione saranno di buon ferro battuto del peso 
non minore di cbilogranmi 4 per oaduna, assicurate alle dette 
' motaie cpn qnatt;ro robuste chiavarde a vite e cbiocctula per 
ogni congianzìone. 

Pel passaggio di queste chiavarde le estremitii delle ruotfue 
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medeiime saranno traforate con fòri di forma e grandezza con- 
Teaiente a non impedire i moTimenti dì contrazione e di dil»- 
taxione delle molaié medesime dipendenti dalle variazioni dì 
temperatura. , 

I cuscinetti saranno modellati eoa tutta Vigenza , ben di- 
rìlli ed in isquadra. Le loro estei'ne superficie saranno nette , 
liscie ed unite senza risvotlì , uè bitorzoli , né rugositìk. La 
ghisa da impiegarsi nella fabbricazione dei cuscinetti debb' es- 
sere grigia a grana omogenea , fitta e tenace. Le caviglie do- 
vranno essere di fi;rro dolce e nervoso. Impiantate m un pezzo 
di trave di rovere per circo ia metà dellj loro lunghezza , e 
poi ripiegala n ('ol[)i di mazza, la parte sporgente in modo 
tale che venga a formare un angolo dì circa ^5 gradi colla 
Terlicale, non dovranno soflTrire aicnna alterazione, se anche 
dopo esiratle vengano raddrizsate a freddo. 
' . Art 57. 

I fabbricati delle stazioni dovranno sempre comprendere i 
locali necessari per un conveniente alloggio di quegl'impiegati 
od agenti di cui pel lodevole eserdzìo delle ferrovie si crederi 
oecessatia la contìnua presenze sul luogo. 

Tutta IVrea delle stazioni, comprese anche le esteriori piazze 
d'accesso, verrà regolarmente appianata e coperta Jì uno .strato 
di materiali arenosi e ghiaiosi che in qualunque tempo ed in 
ogni senso la rciiiia di fucile aceesso e pi-aticabllità , con una 
ben ordinata disposizione di piano, ed all'uopo con un sistema 
opportunamente combinalo da acquedotti sottei'ranei; nell'area 
suddetta sari procurato un pronto e completo scolo delle acque 
decadenti dai tetti provenienti dai circostanti terreni ed altre 
qualunque. 

L'ingresso delle .stazioni , qualunque sia la loro importanza , 
sarà sempre guarentito da segnali a disco posti a distanza va- 
riabile a seconda dell' andaménto planimetrico ed altimetrico 
deUa via ai due la^ delle stazioni medésimi 



5i 

Le st3/.ioiii saranno provvi'ilute , oUif liinaii flflj)[)i svi- 
luppr.li, lii quanlo i- ncliii^slo lini pvonto e sicura servizio, coi 
necessari scriiatni nnc.he ilcUe pinlteferme, gnie, bìlaocie e^si 
a bilico , vasche d'acijua per alitnentare le caldaie e di quanta 
allro possa occorrere [lel buon servino medesimo. Tutto ijnpsto 
materiale sarà di buona qualitit e «^strutto 'secondo i /Migliori 
modfìiii. Le sale d^.uspelto saranno moliilìale con cnjiiodità e 
deuoi-D sulEcicnti e propoi-zjnnaii all' iinportanza della stazione 
ed alla classe delle sale medesime. 

Le latrine d'uso pubblico •iaranno deci^mi-ed opportuniimotite 
Mllorate. 

Ari. Ti 8. 

Le fondìizioni ,l<-lt,^ op^re nnirali ,l-.vrajino sempre- .-.«.-re 
stabilite in modo da ;issirara>'0 eli,' h, ba^- sulla <]u»lr iiisiMe- 
raiino inai non venga a manchil i' , si:i per l'irello ilell t pres- 
sione delle masse sovra incombi^nli , sia prr li; corrosioni e 
smi/nmenli che' possono l'scrrit.irvi le arijue ilei fiiiiiii , [or- 
remi, rivi r r.n.ii e .judl. d.-l .«.r.-. 

Ari, 5y, 

I legnami delle p^tralio .l.H,. nin.-ihirr ili -elio di t'oa.la/ioiii 
nclracijii;. e quelli .la inipie-iirsi per nssieuiiire la sud>ililà di 
yiiolsivoglia genrrc <ii liindazìm,! ilelk opere d'ai'te, come pali 
e palanche per pnlnfute , travi e tnivicelli per collegamento, i; 
contegno di ([ueste, per gr.iticolatì e zatteroni, per grippie di 
difesa dagli scalzamenti, e per contegno dei selciati e sassaie 
saranno sempre di legno di i-ovci'C, o larice rosso e senza di- 
fetti di sorta, in pezzi di forme, dimensioni e regolaritk di 
lavoratura conveaientV aUa Joco desiìnazione , ' muniti e conso- 
' lidatì con robusta ferramenta quanto è necessario per la làcile 
e completa infissione e. per la permanente' saldezza del colle- 
gamento nelle coogiunùonì. 

Ari, Co. 

Xie gallerìe o sotterranei dovranno, essere rìvestitt ìu buona 
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pdhitH nella copertura degli »<:(iiift<lniti e nelle fondazioni di 
quesio aenere di- castruzione ne potri essere prescntio I im- 
piego liei rivestimenii di luna la pane sof^getra allo sfrega- 
mento od alluno delle acque e dei maicmli che (jucsic ti-a- 
■ Tolgono delle muraiure d elevazione di im opera qualunque . 
nelle parti Claudio di qualsivoglia opera muiigiore esposte sia 
a consumo per loro uso nouirale. sia ad essere alterate e guaste 
dalle Ticende atmoafenche . dalto scolo delle acque o da aiti 
di negligema ed imprevidenza da parte dell uomo. nelle opere 
di finitnento e di decorazione dei ponti e -Tiadotti e delle fronti 
- murali degli ingressi dei soiien nnci , nei pulvinari d imposia- 
tnra degli archi, quando un tal incKzo sia niminio conveniente 
per npartirae su -ampia base la pressione , necli -spigoli dei 
piedritti, dei piloni e dedi archi dei pomi . via.loLh e simili. 
Le pietre scalpellate a filari ori zzo nudi .slesi IntLa I,-, 

p d m 11 I 1 

dalluno all'altro, saranno anche iinpieaati^ .-omc mezzo di ri- 
durre ad uniformiLà i cedimenti nelle costruzioni .(uahinipie di 
altezza considerevole . e nei vivesUmenti dei sotterranei, quando 
queste costruzioni siano in piccoli materiali, quali sono i mai- 
toni od in materiale di grossezza non nniforme. quali sono le 
piein; grej-gLC. 

Art. 6i. 

Nelle opere d'arte, di cui all'art. 5, potrà essere ammessa 
tanto la ghisa o ferro fuso, quanto il ferro battuto in ispranghe 
. ed in lamiera. 
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L' impiego' <Ìel ferro di qualunque specie nei piloni e nelle 
spalle dei ponti e viadotti sarà fatto l'egoliindo la spessezza 
delle pareti se avi'anno foraiu tubularc , noil solo in ragione 
delle spiote e delle pressioni che dovranno sostenere da parte 
dei jìesi sovrìncomlteuti O contrapposti , ma aticlie in ragione 

esposte da pai'te delle acque, dei materiali clie queste travol- 
gano, o di altra causa qualunque. 

L' impiego del fèrro (oso per travi in sostegno delle impal- 
cature dei pobU e viadotti non saA ammesso ^ando la lar- 
ghézsà dèlie luci ecceda i metri 8.- In sifiatd <caBi il fèrro' fuso 
non potrà eSsere impiegato che in costmuìoni ceulitiBte. 

Le dimensioni delle travi, traverse ed archi in. ferin battuto 
ed in lumiera dì sostano della tÌr dei ponti e viadotti sa- 
ranno regolate in maniera che la resìstenia assolulh del ferro 
ai carìchi p'ermenenti od eventuali non abbia a sostenere sfòrtni 
maggiore di 6 chilogrammi per ogni millimetro quadi'ato di 
sezione. ^ 

Gli anzidetti limiti di lavoro della resistenza assoluta saranno 
ridotti alla metà o poco piCl nel caso dell' impiego del ferro 
fase. 

La stessa prescrizione è applicabile all' impiego del feiTO 
battuto , della lamiei a e del ferro fuso che fosse proposto od 
ordinato per le armature ed ìncBTallatarè dei tetti di &bbri- 
cati , rimesse e magazzini e delle tettoie di copertura dei con- 
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■ienS 'dì' 'tenadlBle"ppT ogAi'm^rt»' di' ltift^ieiu''ili"TÌa'pTe; 
Innto Bd nii' solo iHnffiio:- ' .' ' ■ = i ■ •'■<■•,■■ '■ ■ 

La re^istenzd' dinamica sarA^cimenlilla con 'liiitérali pdssa^ 
di: una locomotiva cAn vcttui'e,' Ìl tutto di 'un fieso non'miaore 
di' 101» tonnellaté ed alla velocità di ^S' chilometn ollVirt.''' " 

Da ((uesle prove dovi à risultare noH 'solo t^immmiltà '(IèN 
I opera da (juaUivoi>lia guasto, rottura o spostamento di parUj 
ma anciie 1 ossen^.a di ([ualsivoj^lia IlesSione pei-manenie eJ il 
pieno ristabilimento di quelle rhe avessero liioso sotto I azioncf 
dei cnricln di esperimento, errefluate le di^pie^sioni fsHniiiTA- 
mcnle doviilu alla roslriizione. 

zioni pili conienitiili pel h conservai^ione Xlla libertà dei 
moumpiili di dilalazmne e l onlraKione per 1 etretto. delle ra-J 
riaiinni di tem].evaturn ([iinndo la limulici/.a delle li*»** te d^i^li 
aitili di im ponte metallico ecceda i ineln. 

Ari. (Ì2, 

La Società sani leniiln di liirsi legittimameli le rappreSf-nlnri! 
md Ihoc;o stesso dei lavori da persone idonee die lahi foiiiial- 
menle conoscere al 'Commissafiitetmfei gOv«i'rt«ttti ^d: tllé quKh 
SI po<!SBno impartire gli ordini e tare le cotnnnicazioni elM''it 
buon andamento dei delti lavori potrebbe richiedere. 

Gli appaltatori ed i pY^vVédlttttUdi materiali non saranno 
ne d;d lioverno . no dai commissari Cecntcì nconosciuti se non 
nella qualità di dipendenti daìb Soci età; ^stcclie sopra di questa 
peserà sempre la risponsahilità del fatto loi-o. 

Art. el 

-A mìsom ohe i Imvm 'sartiffnd nl^iAMiiSfa iHite' b"!ii^ohi'di 
lince GUBDCtlibili d' essere ntilmente tipevte hlla drcotadidUe' !i? 
procederi sulla domanda della Soci eli alla -rÌL<0gnìiLÌonè ; 'è^'at 
vi ha .luoga al riceNÌmentò provrisoilo 'dei lavori dq Unti .tt'pitf 
commissari .da designarsi dsKMinirtei*. '■*'•' "• '■ ' ' 

Visto il risultato del ^roces^ verbale di una simile ricognt- 
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ùone^ il Ministero, se lo crederi opportnno, antorinzerì la 
Socìeti ad aprire l' eserciEÌo delle linee o sezioni di linee , ed 
a percerere ì 'preczi di la^ì^^a qui infra stabilili. 

Questi ricevimenii parziali non diventeranno definitiTÌ che 
al ncevimento generale e complesriTo di tutte, le linee com- 
prale nella coacesdonb 

Art 64. 

Olti'e alle presmEÌoni , di cui all'art. 3 18 della legge sul- 
l'ordi ri H menta della gestione delle opere pubbliche del ao u<^ 
vembre i85c), riguardante jl piano catastale delle ferrovie e Itìro 
dipendenze , ed Ìl quadro descrittivo di tutte le opere d' arte 
che saranno stale eseguite , dovrà la Società accompagnare 
questo quadro con un atlante contenente i disegni quotati di 
Ulte le opere. . 

I terreni 'acquistali posurìornieDte dalla Sodetà per soddì- 
sEire •) bisogni ddl'esennrio, e ohe peròb dcveiranno parte in- 
tarante delle strade ferrate a misura del 1^ acquisto do- 
vranno pur estere ddìnùtatì ed «gginntì «l piano catastale , 
come anche saranno Atte le neceisarie ag^nnte all'atlante dì 
tutte le opere d' arte eaegiUte posterionnente alla sua foima- 
none. 

TITOLO in. 

MamiUmione ed esercizio. 
Art. 65. 

ha Società sarà tenuta di stabilire lungo le linee di ferrovia 
dei guardiani e dei cantonieri in numera sufficiente per le or- 
dinarie riparazioni della via , per la sicnreeza del passaggio dei 
convogli e per quella della circolazione ordinaria snlle strade 
ohe attraversano a livello la ferrovia. 
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Art. 66. 

Olire ai (lue slabìlimeoti per le grandi riparazioni prescrìtti 
dall'articolo [9 della convenmnCj la Società avrù l'obbligo di 
attuare a sue spese in alcune stazioni delle linee officine appo- 
site per le piccole riparazioni del maUriale 0sso e mobile. 
Art. 67. 

Le locomotive, le vetture dei viaggiatori, i carri e vagoDi 
d'ogni specie suraiino di buona e solida costruzione e secondo 
i migliuri modelli. Dovranno inoltre soddisfare n tulle le con- 
dizioni che saranno prescritte dall'Amministrazione pei veicoli 
destinati alle varie $|]ecie di trasporti sulle ferrovie, ed essere 
costaulemenle manlcnuti in buono stato e rinnovati ogniqualvolta 
ne òfiL rìconosdn.lo l'oso pericoloso e sconveiiicnt«. 

Il numero delle macchine e quello dei veicoli in aanìàn 
lantao .per le persone, quanto pel bestiame o per le mem dorrà 
es8^r^..Kiffidenl« a. tutti. ì bisogni, non che a pMmuovn« <il' 
nu^ar movimento, possiltile. 

Art. 68. 

Le caldaie delU Jooomotive .ipranno assoggettate alle prove 
di resistenze indicate dnUe Imone r^aie dell^arte. . , 
A^t. 69. ■ , 

Le vetture dei viaggiatori ' saranAo di tre classi; il Governo 
però si riserva il diritto di prescrivere, sentita la Socìetì, l'at- 
tuazione di lariflè , difTerenziali da- punto a punlo intermedio 
per facilitare il movimento sulle ferrovie delle cinssi meno agiate. 

Le delle Ire classi saranno tutte coperte e chiuse a vetri; 
si potranno stnbiMre vetture miste,' i di cui compartimenti ab- 
biano le candÌ7.Ì0DÌ delle ['lassi a cui appartengono; come pure 
si doviaimo adoltai'e le cos'i dcllt^ vellure di lusso a salone ed- 
a coupé-, le <[iiali li uni L'alino tutti i|uti migliori perfczionamisati 
e comoditJi che saranno Oall Aimnims trazione governativa con- 
siderati di qualche utilità iu sifTaUe specie di vetture. . . 

Il Governo potrà e«gere che uno o pi& compartìmenti di 
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ilobiaogiio!. uovra oompi'Miiicrai mi viicoiie n mirine tosimtto 
« i£)g^lt« seumào^ r miglion iinatlelli die si conoscono. - 
■ Jf ■■!'..n 1 1:.'. I.. • ■ ■' Art.'7ft.' "i^---- ■ ■ ■ 

La socielik-amii pure' tenuta k 'far costr Arre e tener sMpre 
a.ilisposmone>'der Ptinci|>i dell»! Reale 'FatnigliB e di «{u^li 
■ltri':f>ènaing^''cHsiÌDU ohe daTAsSéro'Tia^intft' suHe Idrovie 
ióóaU'i e-«ke|gli fdnisaefù -all'occasione -ìndicaU dal 'Governo 
ttn treno speciale composto di due' >véttar(j almeno 'C d'ari' carro 
a bagagli , fabbricati e dispoSt^ d)i j quell'ele^Dxa e lasso addi- 
eevolt dftisoi>DAii'fi9Ao^d«$(ÌRnll. ll'carra'à Ùigngti, munitv' dì 
freno, snril di^mslti'lii)' motlD t^' ^iot^' Uccogliere rnnvenit^nle' 

Oli-; ! ' :i ■■■!■ I - 'iAn. 71, ■ 

Sai-ji'ln 'SocTclà' isDtlo])osiS'<il «contrailo' ed Siila sorvcgUanKa 
dèli ''Aimo ini sti'auiq ne' pei- 'taitò- cìf> rlie rìilelte Is' mE^nutensiarte 
e 'ie ■i-'l'araaioni Helle Yen'ovie e Ini'o (lipendenKe, ta mnnuiiìn- 
^lOiiB' liei Hialérialejiil'sCT^izio dcH'enerciiìo, le operaKioni edin- 
m^aidiiiai gl'intVDÌli',' U'ilnla aiì miifonniirsi alle ilispoSÌliOnì; 
ai'^regolameijtì.i emaniiii r da Onmnarsi cimca'nenli il controlli» 
d la sorveglianza .iiiKÌdctln', ed il modo ili clti;Uuarli. 
I Tutte ie spese clic deriveiunno' ilall'esecnziom: dellf raisiiLc 
pnescrillc dai detli i-ego In mi! riti limo n ciirico della SoricU'i, 

La Socielàisi dichiara teaùta td suliomellere all'approva- 



fi 

«w'o «Iti «lovc-uo . n,'.^\.UK:uU i-olali.i ..1 s«;vi/.L ol J.\-ieir 

.CÌ/.ÌO .IJJc lu.ir .-,,,,0 rw.cOSMi. 

delci-uiiiici:i Ll.miiiici'o uJ^l-i,ii(. liulJc .i;orsi;,,,s)i,,ij|fHiflxtlei dtnir 
■voii'i 1 via^igiuLoii. i: I'- iiii;n;i, la «iioiiuj o lu massima- «ip- 
ciIii.cJei. toiiTOgti nualesicm e U i|tiral« :tlcl IrugiUo. ■• i . , „,. 

Alt 7^ , , , „ , , 

loro dipendeqzB, ampliare, ore occorra, le aree delle stazioni, 
I fabBiicali esislenli e costruine dei nuovi- ^gi^iiiiigerc vie, 
scambi, pialteTorme e qii|l(ktfì.)ttMltl|ba U bisogno il un regolare 
comodo e ben ordinato sCrruio saranno per nchiedere, tenerle 

lodevolmenlc. , .. . ^ 

Tutte (jueste spese cosi prdinane, come straoi-dinane sono 

a nii'lco 4eliii So.Mclà. r - 

- .. Aii,„53„„:i .,: ,1 'ì 

Olili,- .ilii) spi TCj;l)a!!Jui ordiuarin I AjntiinisU'Bamne'poti-ìitiet 
'■-b'":' :) PijRoifi. ulic Iff fitiim 0|)|»MrlUno,.'unò.io più: cdninussan 
SliaoL^iiian per j:icouo3>:Di>v e conislaluiK. lo.sUilo ^cUc -feniirie 
e luio ilipcnileiizc de! luatei'ia^e liGS0'«'iiiobilq. .i . i 
., yi,iH;ndusi ,B IH: Olio scere ■, su^^ dal oon'iroissqrio iat<iiiuario fivc- 
jwsLo.ai Miiliollo e sov^iqfilimua; deK':efiei-cÌEÌf. ddk ifeirnvici 
'Ot^lr il"! rojniniasan stiaoi'diiiai l , non aJcrajiiule- in lutLo. mi 
III palle II; condizioni ])ii'S(iilli; ni'l iireseiite capilolato per ciò 
<:lie lincile il dctio es(T,i/.iu le sue di[iui„l.;„zi-, ed ai dildti 
nlci;;ilv..uon iinjedianJti U ■ ì^omciù iiA tempo lissalo (lai Mini- 
pliCio ^le* J^on ì5«l»i)lici,,pouà, questi p¥OMoiileBH-.(l'«»icioira 
Wa^W delffl SofieLi .inedesimu.. i / .. .1. . ;■. M^o) 

..■'.> il- ■ -y. 1, oii.y,-.J AnU-yj^r- . ■ i-.);- .;.i .O. iii ni 

l'annao prodollA^4.jiiiggHWga4t finllaibàMBfriojfier'sgnTaiIe 



Digilizetìby Google 



6« 

il Governo del pagamento di qiitilsÌTOglÌB sovvenzione chiiome- 
U'icB si estendei-à anche a riconoscere se il sei-vido veniva rego- 
larmenle eseguito du un personRle suHìciente e capace liioto 
nelle stagioni quanto lungo la via, ed occoi-rendo, rAmmini- 
straeione superiore potrì prescrìvere, eentita la Società, quegli 
aumenti e cambiamenti nel personale medesimo, quelle dispo- 
azioni e modific azioni negli ordini di servizio e nelle tariffe die 
tUmut- rìeìaaa dallo scopo di iavorìie un maggior moTÌmeoto 
ed un amneoto nel prodotto^ e sentita, beh s'intende, la Sodetà. 

' TITOLO TV. 

CoUaatlaaione, riscatto delia strada, sua rùwrsiòilità allò Slato 
e decadenza. 

Art. 75. 

Compiute te diverse Linee contemplate nella presènte conces- 
sione, il Governo ne fin-à eseguire la collaudazione generale per' 
rotaia de' sqoi delegad ed. in contraddittorìo di altrt delegati 
delia Società, e cib alio scopo di riconoscere se siano StaU 
adempiute le pTescrìzioni di questo capitolato. 

La coUandazione di cnì sovra si riferirà a tutte le opere 
coBlitiientì il corpo stradale, l'armeminito della ^a, le stazioni, 
le case cantomerc di guardia ed altri edilizi accessorii, al mate- 
riale fìsso e mobile. 

Art. 76. 

Se all'epoca della collaudiizione si trovassero mancanzi; 0 di- 
ièlti contro le prescrizioni di' questo capitolato , la Sooieli'i davr;i 
tosto rimediarvi ; ove la medesima non vi sì prestasse o lo facesse 
in modo incompleto, n supplirà il Governo a spese di essa, 
GompenMàdMi degft sboni fiiui sui p^iitti ' prodotti della strada, 
ehe-a tal uopo pobA.far e^ere eua nfedesima. ' ' . 
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Ari. 77. 

Dopo il periodo di trent'anni dalU data della prò mutazione 
della le^e d'approvazione della presente convenzione, il Governo 
avrà in qualunque tempo la facoltà ili riscattare la Mmcesnone 
di che si tratta; dovrà però daine avviso alla Società an aniu 
prima di far uso del diritto di riscatto. 

Il .prezza del riscatto sarà regolato come segue: 
Si terranno a calcola utili netti ottenuti dalla $ocìet& sui 
prodotti delle strade e sulla sovvenzione governativa nel coreo 
di dnqne anoi precedenti quello in cui si vorrà effettuare il 
riscatto ; 

Si dedurranno le due minori aiiiuite> e si stalnUrà il medio 
prodotto netto delle altra tre annate; 

Questo medio prodotto netto fórinerà l'ammontare di un'an- 
nua mdita che sarà pagata dal Governo aUa Società per lutti 
£^ anni die ancora manclieranno a compiere la durala della 
concessioiLe; 

La Compagnia avrà inoltre diritto di avere dal Goiemo, 
entro tre mesi dall'epocn del riscatto, il rimborso delle somme 
che le dovrebbero essere pagate al temine delta concessione, 
a mente dell'articolo 79. 

Ari. 78. 

Se il Goveriio non riscatta la concessione piima della stadenza 
dei novantauove aiiiii, [>c! f:iLtu solo ili tale si'udenna esso en- 
trerà in possesso (Iella sii^id.i ierriitn 11 sue dipendenze, surro- 
gando la Socielà in tutti i suoi diiiliì e nel pieno godimento 
di tutti ) pvoiloUi ed utili (ju.-ilsì;iijsi della strada medesima e 

La Socielà sarà temila di rimetterteli in buono stato di ma- 
bile di qualsivoglia natura, come sarebbero i fabbricati delle 
suzioni, officine e magazaùni, casfS di gna^ia, 1« fasiTierc , la 
chiniuni delle fie, i Ùmui, le-^ttel^me,.sei4iatoÌ -d'acqua, 



«if 

gl'ue idrauliche j inaci liiiie .fis^c, f il m yenei ale tulli gli aln i 
_ pggWi 'immobili iinu tluStiniiLi in inuJp digLiuto « spedate al 
serviziaxlei U'usitot'li'. - 

,r Se diufuit^ i aWfim filimi «uni pi-eoedwli Ih scaJeaea ua- ' 
bollili ;C(pGCEeÌ9^ la Sociteiài uon.». porrà io grado di 
soddis&re esaltameli te ni dis|M5lo ddV aiticolo .pieccdeute, il 
Governo avrìi ' dirìi^.idi Kquesli-i^ ìLprodAtlo- ileUa' Slradi e 
rolecsene pei-, far «teguii-B d'uOiciO.j UvocI che riBunessera-im- 
perfdV. 1 
•.: -1. , , ;. 1,.. i.Ar(.5g. : V- . ■ , ' 

Gli oggell^ mobili, come iilacchinc di locomozione,, uarrì , 
Kflgo^j velliii-H. d'ogni specie, mobili ed faledsili delle sluzìont, 
(li lutto ciò insomma che non foi'mo <joi')io òolla Btruda &i!rala 
li uou ù infisso ul fittolo,! come le cuotcìie' e l'allro materiale 
GsiìD, $ai;unao rilcrati tlul Governo, rjmrclic riconosciuti servibili 
idl'MSciici/ìp.^di alla «aanulcnaionc ilelLi si i nda c pacati n prezito 
irestimo nei tre mesi successivi alh [;orisc}^n:i. 
, i.Jl-.Go'vcmQ nl&vei~J:pwc a prc^/.o il'osLimo il combustiWle , 
olii, grassumi ed -.illj'i oggetti ciì ;ip[n'ovvif;ioj)aincrili ohe si Ivo- 
v^iSSCiV nei magL.z/.ÌLii della SocÌc(i\ nlla suddetta epoca della 
scadcii/.a, limiliiliiiiii'tilc pctò a ipiclla quntililà che si licoiio- 
scrWi suniiieiUc all'c-scrci/.io ed alla maiivilciizionc della slriKÌa 
pcf mwl sci. 

Ari. 8.1. 

..Se nei periodi . lissaii dallii. couvcuzione per 1' uliimaiioiie 
delle, iliwerse .lincei coocussè la tSooieLa Aon i avesse ultimali: i 
iavDtiiif ó ;noiL 'sì (rovàsée iu giadq dilaUnW l'ejemeiii, ovievu 
ehe avesse lasciale iinadecupiutu .aUiK condizbiù'. della - cobbos- 
Biane-j: s'imendeRH -fiì'-pìcklQ idiiiU* itìeeaduta dalla, cotieusslbne 
lanJniiinii, nNrn|iihrinnrniiij]iiii|rMnn HirliiinrTÌnnr o costilimeue 

m-fbuà*i>hM:ì i ,fl..HOT.... .n .,..«!>-. ■ ;> --.a 

iM iflabtabsai {«ilftngoile ;ddl^ «oni^oae àas .nod -fosse, psp 
tiaKpu'Gbièilnfcl3ta\tMriadliÌ>«|^w{|; ,d^L:tértea»'ed «petcndWIa 



Digilized by Goo^lu 



sino ill'anunontare dell'intiera cìùiIdiLd bedesima s'intenderanno 
di pieno diritto passali in proprietà dello Slato: 

In questa oiraoeUnxa il Goiemo pvowederit ià prosegni- - 
mento ed al conipiniento> d«ll« .8,trfid^,.eiiddk< opere tutte che 
fossero rimaste imperfette; osservando le prescrìzìoni degli ar- 
ticoli 311, -3ia e 3t3 della ijegge 'róll'oi^anizzanone delle opere 

pi^liche in data ao novembre rfiSg; < >■ ■-■< ■ 

Art. 81. ■ : ■ V- .i 

Se, compìnU ed aperta al pubbUco qmli^B'i tenone ' i^elltf 
strade ferrate oi lotta: intiera la rete ooncessà IVEertÀzì» 'Si eew- 
wnga ad ióterronparsi (u qnaicke punto senza che la 'SomUà 
YÌ profTeda immediatamente, 0 se l'csertniió medesimo' 'venga 
eseguito con gravi e ripetute irregolarità, VAmministraziene su- 
periore prenderà a spese e rìscbio delIavCómpt^un fe mlsaiV 
necessarie per assicurare pronisorìanunte il' ristàbiUmMiM'S^ 
golaoe e sicuro del servizio. !> i-i ■'■ •- 

Art 8a. '■' - 

-Se, dopssootai tra iqeit'dall'aqpRÙiniióbè'dd senriùo ]MrbT- 
wbrìs'i^ idii nel preoedeate lartiboloì-la '>SoeSetà' B(m ' itE^> 
g)uali4catì' i man À-iSpttm.àan VesaÌMn ihi ''MaifeHDtte <ttW< 
male, ean'jdsoadvi dalla omceitnane « BÌ próced^ni'; nifl'molk^ 
saperiormenle stabilito pel caso ddk decadenza pronunziata, per 
nnn Mer'icompiuCa'ed; Aperta «U'esÌEMizifr'làl stMda férrata di 
oà'-m tratta nei itempo p^serillo. ' . 1 1 1 - ' - ^ 1 ' 

... , ■ AfL «j.- _ • ' 

Le disposiztoni degli artìcoli 80, 81 e 91 che 'preiìedoliD ntid- 
sarabno appHoabili a ia dwfedeiaib ntM anft 'iHogo fti tàso' in 
cin^V'Società oompróvaaH'r^óiarmimite'dtiKni «ver adempinto' 
ai suoi obblì^ in seguito a circostanze proAdtte ibhft 
madore. 
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•-«TITOLO. V, 



.,;..„"-o-.; 'Tatiffè iS 'Oonditionir/^làCiverai trasponi ■ ' 
-i-i 1 i-'':. ' 1 dei 'viaggiatóri e delle merci. 

, Art. 84: ■ . ■ 

Per indennizzare la Società dei lavori e delle opere che essa 
assume in adempimento della presente concessione, e sotto la 
eripi<eEsa nserva è condiiione che ne adempierà esattamente 
t^ui gli libìilj^i Jc' Tiene accordala, per tatto il periodo della 
qU^fienÌDKiB-. dtesMj li'Mtoriuùìoiif' di riacootere le tasse cH 
tf^orta ìb biM (U-.'qiieye medesime lanSè in ngon lolle 
a^d», ferrale' dello 'Stato, stivo - le-BOBeacaidi cuiparià^ÌD 
<pjMtAi lifiola-paedesiino. ■• . . » * 

-■)Q>Hft®...l]Mde5Ìme (aiilTe saranno apf^csCe alle- «niom 8 
tronchi che Temssero aperti prima d«li'ithìinaùoHe- dell': ìntidn 
linea. r 

Iji^. d^fi t$Jnfiè .XuddeFtet fcosnare^'ilelle. Griffe :defihitÌTe ' idló. 
scppp ^i, «trottare .riguardo ad f^se un Sistèma uniTorme :pep.lè. 
i^ie r^l). di strada femie che comuiiicauo Tra di loro.; . - .■ 

: . <.U. ..^ . ArL 85. : ■ ' 

;:.I>'ajppU9<'MPW' tMÌl& .gi ^Aui,: parìnnqrite ooUe- .stessei 

nome fissale per le dette strade feiTabe.'dellò'.iSlAto .e sòtbo< 
l'osserTanu di un regolamoilii ,p^poslo dai concessioDarì ed 
tyj^p^^^q.dal GoT^rn^.- ■ i' ■ ■'■ ■■ ■ . ' 

,-^eEla pare prpjb^.Sfyizfi .r«Menuata. 'a«t(ttìtoiiàiMie,'di (m 
f^cìlitazioai « Goq^;)oi)t. jpefàali opn, spod^ìonieRi; ed 'impre- 
sari,^! trasporti, . -. -i,. > ■ ■■ " ■■ ■ 
Art. 86. 

Le spese accessorie, come sono c[uelle di caricamento, de- 
posito e magazzina^io nelle stazioni della strada ferrata e 
locali attinenti, e relativi dìritU di sosta, Saranno fissaU con 



■X 



regolamento ^speciale da soUpporsi gU appi o 

' , , ■ ^, Art. 87. , , ■ , - 

' Le tarlRi: ed i regolameati dì cui negli orticoli preceàepli 
dovranno rimanere costantemente ^Sìssi iti tutte le slazioni tanto 
principali (^uanio secondarie, ed in Ijtogo il). cui possano essere 
facilmente ve(|ut| da ognuno. E quando vi siano ^portati .yu^ia^- 
zioai ^oyrànno, essere pubblicati dì nuijva. _ . -iirt 

fe Tdrìauoni di lariifa le nuove pubbiicauom doipr|i|q^ 
precedere almeno di quìndici giorni l'epoca in cui verranno 
messe ip. attivili. ^ . . ^ ■■ or ■ -i- zo l >" 

„"' 7 r. ., ..j.:.,.,! ,11,., 

Mercè le perce^onì dei diritti e coi prezzi. sta}j.Ì|i(i,;cp]i(^ 
adotùte tarif!^ e sotto la osservanza dei precetti contenuti negli 
articoli di questo capo, ki'Cìoiiipìi^ìa ciiìtrae l'obbligo di eseguire 
costantemente, con esattezza^ prontezza ^^^^ s^za. ^pp^dm^ pre- 
ferenze n c1)ic«Jiefs!a)^^à b^pjorto^jdéi^Vj^gflu^rì^^^l^^ 
delle derrate^" morca^K e'tnalérié"à'ogDÌ nttnrì gÌÙ> lesaranoo 
conségna te, salve le ecccaoni stabilite nellq dtale tarìfe dello 

. ' .-.ì-vn aJ 
Art. 89. ,, ■.. 



Se non intervengano , circostanze spcciali^^o^, _ u.jrtu 
ordinario e regolare di viaggiatori dovrà cpntei^re,. ^fuiumero 
siifiicìóite dì vetture d'ogni classe pi^., sfizio '.d^^^v^agf^wj^ 
che si presenteranuo ,iieglt nffià clel^ ^Bsiq^e."*, ' q 

^ ■ ■ ■ -Àrt'-jó: ■ - ' -'■■■'I 

Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Societì delle tasse 
irhe le sono dovute pei trasportai ogni tentativo di viaggiare, 
senza pagare tutta o parte della lassa, nelle ca!:r9z?e della. So- 
cietà; ogni falsa dichiarazione della qua lilA o del peso , di una 
merce; ogni agglomerazione in un^ut^ca.^^dizìque dì^^t^itì;^^ 
api>arteiienti a' classe diversa, o diretta .^,j|^ÓQe,'iìjje^j 
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dnrittó alla Sòcièlì'di' iltigim )t 'p%améntò del ìtìpU Sètìi sonfinà 
della quale si è tentatA dì defrmadan U'^a'(^"£tèEu! '' ' 
Oaest« disposzioni saninao 'léBerìte netU tariS^ s ttafim 

'dtlU SòóieÙ. 

'■ ' 'Art 91. ■ "\""'']':\ 

' In caso JBi Straordinaria carestia di tìtmì, il Governo 'bti^ 
JCiAtio d'imporre 'uà'a rìduziòne sulle Usse di txàspovt^ jpelliì 
~ ^fiàtì'"iib' m^U del' .mHs£ijii(>''port^fo c^iQe 

"Art ga. ' '■' '-'"^ 
t dì ^ntti per ccùito lìel tioVemo 
tdlà SoCi^ fBiì itpplicata IjB segnata 

„ , (flTm'fc v^locitltì , . ■ i' .. . 

^i'.'*''^jlitàrì, ''ntàr1&B'ìj^ toro u^imiì^li,' 'e' ótrab^ìeri reali; 



'"'"''^ Vbai' oosWW ^m Si i.^claAw''L'.'o,óaÀ id.cliiliiijL 

■.|.:!Tf., . _ 'i.^ ^'T' \6ÌS ' ' - 

d .)M-l -.(a!.... -à'^-il ='',%,i,a^--:.ìà. ■ 

Le &mi{^ie dei detd miUtan^ marinai, caralunìerì, in'oc- 
casìone £ cambio di resìdéiizà '|ier n^one di sernùo) avnijmo 
|fllrit(ò'^iiW'Hijiirii)n^ meUi.siit\pr<^ 

'""a.'° t^er'ogDi tonnelfàtà'di'^iagagiio, divisibile da 10 in, ló 
tiii^ÓgNkmmi,"!]. o,ao al chilometrò;; ' ' ' 

Per nn cavallo in'^vagoDe-scu'derìà) Oji'i al chilometro; 
' Per on cavallo ìn TagOj^,-b^^)iame, » 0,06 '/^ id. 
• Pftr.nua vettur^ a ^ae ri^ol* 11 o,j5. id.^ 

'' ' '■ " Id.' ■' '' 'a 'qiiallro' ruote ^ .' '11 o.'aS ' '"" ìd-.'' 

' 3/'I)ognmen,' ^a^d^e trr^i|i(dilJÌicW''sÌclii-ézi;'a'e ÌDiiigeiUi, 
In vetture di tèrza classé/t. o,oà5 per ppkiò e per cbìlòm.j 
4''' Détcnuii' ed agenti di scorta da (rfisportarsi in uno 
'speciale comparti metitó dì ve^tiiré di terza classe, per ogni posto 



Qualora il Governo fornisca alla Coofpogifia appt^tf. vet- 
ture cellulari, essa dovrà trasportar!^, se cariche, mediafi^,^, 
semplice pagamento dei prezzi dej posti occupati dai del^p^, 
e dagli agenti di scorta, e gratuitamente se vuote; 

La pnlizia, |.'illuniin3i;ioT]e e l'ingrjifi&jnqenfq delle', Tettare 
cellalari sono a carico della Società durante- il tempo in cui 
quest.^ rimangono sui^e sue linee,; - .;. " 

; .. . S." Il numerario d| qual.unqp^^fffici^.^rii taB^a^ ip i^ifffia^t 
dj c^Q^imi a5 per pgm.migliaìp dii^ff.per.i. primi 'i4o.cmcifl9r)l' 
e^P^ 'di^più, ifit cenfesjino p^ ,'qgu>, d\ftrì qb.^iqetFÌ; ., , ,„ , 
Nd; sow%.(adjjj^li .previ, oap.è compiTesn. V>'Bpflsti|,4«A, 
decimo. . „■ \.. , ../..„, 

, , . • i,[ , ., . . , .'^ecoJi wft^èfiìtji',^ . ... ;,i . ... 

■ , j.f'. Mateijftli jarli^lieri», ye^^^lje «4 Sffl' "SW^fli 
di spettanza dell' AiQmjnistrozione S^xxrf». e. d^lla ;^nfla,, 
tabacchi, sali ed altri g^o^ dì prì.i;^UT»,rl|;DU^i^^^,,Ì(i,^^ p^ 
tonnellata e per chilometro,- CDll,'a^.uiitf . d{^. d;fi^9l fij^Vi.^, 
h. o,5o la tonnellata per ogni op^sione di carico e di scarico 
efiettuato dalla Compagnif^j ^ : „ .. ■ . i i-, i ',- i, 

&; Per ogni ca,vailó o, mnjó..trBspqTtnto,fif,,Ttigfn^4b^fime„ 
L, o,o3 per cliilom^etro , . . , .,■,-.,.! m i 

l: can;i si a, due cfte ^ quattro ruote e g^ affufti ^ 
cannone saranno tassati in ragione d't (;entesiin|U ,8 ciasi;tiao,e per. 
chilometro se vuoti, ed in ra£!Ìone di centesimi I3 Dure oer 
c|iilometro se i carri contengono mattai} .(J4,jÉmFiyft,F,fi|Ì ;ff- 
fusti si trovano proviisù dì cannoni;, , ., , , ,q 

io.° Alle polveri ed alle altre' m)inizi<^i da .guffnr^ .cltf 
non venissero trasportate sui carri d'artiglieria Sarà appl|ca|tf( 
la tarifià di L. o,o^5 per tonnellata e per,^ chilometro,^ cofl'ag- 
^iunta del dritto S^^ij^ si^yra Stabilito. per>i;j.op^i^(;^]dÌ.^^9J>^ 
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'"'^ ri." Qùalora pél* tiU pòrto delle Riverì e mnnizionì da 
git^rd (ossero nec^'ri- cónVogfi apetali, 'la Compagnia .aTrà 
«Slatto' 'ad uh nAggiof pfèz^oi da conTCnlrSi. ' . 

' Dlspósizioni comuni ai due mezzi di trasporto. 



ta.° Il Governo sLabilirù co» apposito regolati) e ti lo, sentita 
là Sóclelì, 1 titoli j^iuslliicatlvi, nicilinnle i qii^tli t tinspoili 
CrnlrBnno dcllu BOTra liiilicaL! t.irilììi 6pti.i.ilc, come pure le 
norme e le cautele ila osserviii-si nei Ir^i^porti stessi sì per 
quanto concerne le persone come per ciò clic si riierisec alle 
materie ed al bestiame; 

i3.' Se le tarifTe generali che la Società è autorizzata ad 
applicare ai trasporti sulle lìnee,' giusta l'articolo 84 del presente 
capitolato, venissero ridotte, il Governo avrà diritto dopo un 
d6ce&n(b daUa iUta della presente concessione, di ottenere pel 
triisptniò 'dà éiegnirsi per sno conto no ribasso stilla tariijà 
s'j^e^le^ It^inta i!n' quest'artìcolo, tenuto calcolo del ragguàglio 
^tuitlÉ fra le suddette dne' tatiiTe.' 

'' '' 'Arfgj. " ,- ' 1 

Quando il Governo avesse bisogno Si spedire masse di truppa . 
a^miteiiaVi ed' ò^bid atdnenti'arsewiltio militaVti 'ad ùn punto, 
qualsiasi della relè concessa , la Societi' sari fenuta'dì mettere 
tAsto a di Im disposizione tutti ì mezzi ' di U'aspoito di cui-esse 
Hafpoos per l'eséVcizio della sua lintìa, ' ■■ * 

i ■ ■ ' ■ ■ Alt. 94'. 

'•H'servizìo di posta per tutte le lettere e pei dispacci del 
Governo da una estremità all'alira delle linee 0 da punto a 
[Atfto'dèlle medesime, sai'ì tatto gratuitamente dalla Compagnia 
rifet-'iiìddà seguente: ' ' . . ' '' 

'■'•'i* Nei- treni oi'dlnari' di . viaggiatori e di 'mefx;aDZÌe éhe 
sarailno dèìlignàii' iltdl^ÀinmiDistnzióife supetì^oré, là CompàgniB 
sfirì obbligata di riservare gratuitamente no compArtimenìo' 



speciide .abbastanza vasto pei luiogai dell 'Amministrazione delle 
Poste, desLÌnato a ricevervi, oltre. alle ivaiigìè delle lettere e dei 
dspadci, anche l'afiente poatfile incaricBlo dì questo sei-rizio; 

.3°- St il voltune delle valigie di posta o le circogtaÓKe'del 
serritia rendessero iwcessario l'impiego di vetture speciali^ ov- 
Tcrimente . se l'AiitniinislrBzione delle poste ; volesse stabilire 
llegli offici. postali' ambulanti, la. Compagnia sari obbligataiiflì 
fvCe.il'trasporfO'Cón.qDaJaiTo^ià ktmo (mlimBio, sia d^bndBla 
cbe di .ritorBo,. aiutbe'.di ^i£Bt).'T'&icDli, i.qi)altdaviaii])b essere ' 
«ostrnttì e .numtennti^'A spese della Società nw^anle il rànbme 
da-eoioiemrsi-. d'accordo.. Quesd vagoni wtaniiO' eseguiti ■ seotm J» 
ì diodoU) -che. swanno fomiti . dairAjnmijiigtrazioiM. delle .pastaf 
. . 3.* .L'^ministmione delie poste non potrà <eàger« aloim 
cambiamento iiè orari, aè nel corso o fermate dri àtgn» 
gli ordinari. Se essa vorrà servirsi dì un treno spedalettWcom 
con velocità oidìoaria ed anche eccezioaalc, la Società boa; po- 
trà rifiutarsi, ma in questo caso la meduima verrà, compeniàtk 
delle .-ipese die sai-nnno detcrminate di ITuon accordo o' a giiE- 
Aùo di perili; v \ 

4 ° Quando l'Amministrazione delle poste domandi nio «ont- 
voglio speciale, la Compagnia avrù dirillo d'aggiungervi vettura 
pei viaggiatovi d'ogni classe e vagoni pel trasporto di merci a 
grande velocità, a suo proprio profitto, purcliè il servizio .po- 
stale non ne sia pregiudicalo; . 

5." Il peso delle yctturi; pel servizio dellii poale non potrà 
col carica eccedere quattro . niila cliilogrammi; per un p^so 
maggiore, sino agli otto mila chilogrammi, l'Amministrazione 
Steua .pagbenl in nagiooe di,.tarifra.geaerale; oltre agli olto^iaila 
cUlograiiMni la Gotnpagbia noa'saii obbligata al trasporti^ ì^j 
<-6.*.-FÌQcbè noii'.à. compiuto iolBrantfwte. lo tTÌki|ifHii-dcUe 
^ee{:dMtceiaB;^iidwu4,la Seiok^.fictttaraìia Irwpa^tanigiBtilie ^ 
UmpafQ ani irónc^ tatiófnttEoeol^ llwsiìijai.(iatniiu^'ièoì,ic«K; 
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vogli wdwuri le vieltiire del ootiriflip UNatate siii frucAi, che 
GxvMiQ') pvre fomiti igrataitamciile ; ' ■'•■n 

7(° JSelle stoiìoni in ctn. i'AOiH^ìstnjùobé .delle ,pastq 1* 
^tiàtobonl nfioeaSarlbR, 1k Compagnia 'dàn^^cedMe yertiii. prezzo 

«ftlelsulE«i«ftei per qlfieio postale oiperiide)<otito deUemligie 
flpportjifakineirtK;: cothjE alpii ' purdh^ imni 'dMnprodtet^iil'ifeOTvi* 
idiiliUii&cièti ,ftÌMDÌ.la> ohUi^i% ioÒ8Ìrupoiù.o'fcm^*'spécìdiv< 
-. , > : a.^iKAirtPÌiltop«Kone>.éeltfc-pqité:Thih»iii«^ Alk -&obU 
ap M toiiJé: M.nili»TÌr'.'».-B.'6iiai''qaiMf|i irlimilo,' putrir ufvocfr ri>- 
aIiùden!:i^''GompBgnìii^-4^ iiici^ convof^o nMvsM essi ì 
pwfth|i .-di-ilettcni. c diafmti/ pbii'caimghwIìl'at'Gapi ^c8e difle»- 
«moti ■Uanira,. «' quali, né .f^rauò {«ri^^atteiiloM' -consegna a 
(fHegli ii^enti 'iD'^sgBtì' <l«tl'Aian>ittÌ5tratupHe dell6 poste che 
«araBnoi ìatarìc^li dà. :«enrH' ^TÌeeTCre' nelle stanoni nudesime^ 
9.' L'Amtaiiài^tnaione aapai^iore si rÌE»-fa il diritto di sta- 
ÌMliiie<;B:< SOCI .spcM- j^t- attuiti ed' apparpcabi ■ neqBSsan per 14 
scàmbia dei^.dispicor'ai cDilT«glio cwrenteji'fenno che qneati 
stanU ed apparecchi per la. natura loro e la lar* ditpÓEÙMac 
tum siano !rdliii^>edìaif Mi) hè dì i>trìcolbialoédo alla circolazione 

eonvog^i, setfnùoi'.deUe.àiffaifinij'^ , 
■, i 1 . ; ; 'Alt, 95;' 

' La Sòcàetì potrà ' tr^spovtnre grati)ìtapeHie si^Ue proprie line; 
le lettere ed i piegiti lisguardanti unkamenbei l'Hmmìnìstnudnit 
e l'cserniio delle ferrovie concesse in' oonlanmtik delle leggi in 
viggre sulU prìTativa delle poste. ' 

i . Art 96; ■ - 

I ' La' Società è tenit^ al traspoito. graluil^nienta ne^ vettuM 
di qiAdunqut olaiSe- du commissari ed ri^^i funaionwi gv^* 
lutivi 'a|d|4èni afla' somglia&za ddtle Strade; sia durarle la co- 
■tMyrianc"ebe;nel leinpo dell'esercizio ; i de^i agenti della do* 
gway deglrinffieì^i'dcl^ briegtvfoiiticfndati i£ visite « vìaogii»^ 
tipm lungo le strade ferrate, nonché degli nOiciali di posta in 



servizia n^li affisi ambulanti e d^li altri incaricati della sor- 
veglÌBnza di detti uffici. 

Art. 97. 

La SocieU, previa l'approTaiionc del Ministero, potrà stabilire 
corse speciali e temporarie sulle diverse lince concesse, o da 
punto a punto delle medesime, ed anche diminuire per consi- 
mili corse le tariffe pel trasporto dei viaggiatori, bagagli, be- 
stiame e merci, e ciò tanto in ocoaisiffiie stnoriUnwia di &nej 
fiere e mercati, ecc., come in tAttt oircostaiiKe che finsero te- 
nute profittevoli. 

Art. 98. 

Tosto cbe nna delle linee ferroviarie concesse si troveri con- 
giunta ad altre ferrovie, la Società fiUorio Emanuele dovrà 
ooncertarù colle Amministrazioni di dette ferrovie per efìèttuare 
un aervisio camnlativo, cioè direttamente, e per quanto possi- 
bile senza rinnovamenti di spedizione, i trasporti dall'una al- 
l'almi linea dei vìaf^;iatorì, dei bsgaf^, dello meid, sia a grande 
dbe a pìccola velociti, 

' A nopo sari cnra della Soàeli TUtario Emanude, salvo 
l'apfwvTaùone del Govemo, £ concertare con lé Amministra- 
zioni delle altre ferrovie gli orari dei convogli destinati a &re 
corriipondere tra loro i punti principali delle linee in servizio 
cumulativo, e di convenire i patti e le condÌEÌoni dell'uso reci- 
proco del materiale mobile pel detto servizio. 

Art 99. 

La Società sarà obbligata a conlegnare al Ministero dei 
lavori pubblici al principio d'ogni anno cento Ugliettì. gratuiti 
da viaggiatore per ciascheduna delle classi stabilite, valevoli per 
una corsa di andata e di ritomo, per servii-scne in favore di 
fiinzionari pubblici od altre persone che dovessero vi;i^iarc 
])or ragioni di servizio. 

Inoltre la Società consegnerà al Ministero suddetto trenta 
biglietti di libera ponaanente ipercorreaBa an tntta la rete delle 



n 

linee concesse nelle veLlui-c di prima classe, i quali verranaa 
rinnovati soidiuto di anno iu anno. 

Il Governo però dovrà a sua volta porre a disposizione degli 
amministratori della Società altrettanti dei suaccennati biglietti 
Toleroli per tutte le strade ferrate appartenenti alio Stato. 
Art. ino. 

Se dopo quindici anni dalla data dell'apertura all'eserrìzio dì 
tutte le linee comprese nella presente concessione il prodotto 
netto della ferrovia suddetta ecceda il dieoi per cento , sol 
capitale speso nella costruzione, sarà in facoltà del Governo tU 
ordinare riduzioni' di tariife. 

TITOLO. VI. 

Disposhioni diverse. 
Art loi. 

' Le linee di strade {errate comprese neUa presente conces- 
sione rimangono dichiarate opere di pubblica utilità, e quindi 
saranno applicate le leggi e regoiamecd che sona od andranno 
in vigore nelle Calabrie e nella Sicilia, risguardanti le espropria- 
zioni forzale sia pei lavori principali che per le opere accessorie, 
come per le occupazioni permanenti o temporanee, ivi compreso 
il taglio dei boschi cui è carola all'art 36 della conTenzione. 
Art. ioa. 

Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la Società concessionaria 
stipulerà relativamente all'adempimento della> concessione, sa- 
ranno soggetti al diritto fisso di uua lira italiana, ed andruina 
esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione e di registro. 

Art. io3. 

-La Società potrà introdurre dall'estero nello Stato, ia fran- 
chigia di dazio, il ferro, i regoli, le locomotive, i tenders , i 
metalli ed ia genere Lutto ciò che è necessario alla costruzione 
ed all'attuazione dell'eserotzio delle strade forrale oalabro^ole. 
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Il modo di regolare l'accennato dii'itlo sarò determinato dal 
Minislero delle FìnaoKe, con apposito t'egolameiUO da <iiuBitanì 
sentita la Società. 

mente danneggiati. La Societìi dovrà darne avviso al Governo 
per mezzo del Prefetto della rispettiva ProTÌncia, il quale prov- 
vcdcrù soUeciUirncnte perobé siano tolti onde non impedire In 
esecuzione dei lavori. 

Per la pertinenza delle statue, medaglie, oggetti d'arte, , fram- 
menti archeologid, e per tutti gli o^tti antìchi in generale, si 
osservenmno le leggi ed i regolamenti in vigore. 

Art io5. 

La contribosione prediale che la Società patterà allo Stalo per 
i terreni; làbbrìcBti acquistali od eretti per la strada, sarà sta- 
bilita in ragione di superficie e delta quota d'imposta che i 
terreni pagavano ani ecedentemente. 

Le stazioni , tettoie , rimesse , magaisiai ed allri faiibricati 
qualsìansi attmenti al servÌEio delle ferrovie , saranno imposti 
per parìGcaiiìcne ad altri fbbbricaU delle località in cui si tro- 
veranno situati. 

ArL 106. 

Se per cause di guerra il Governo facesse rimuovere le ruo- 
taie od intercettare in qualunque modo la strada, ne soppor- 
terà egli la spesa, ma la Società non potrà opporvisi, nè avrà 
dirilto ad alcuna indennità pel sospeso esercizio. 

Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata 
sarà però rislahilìta nelle pristine condizioni a spese dello Slato. 

Art. 107. 

La Società non sarà ammessa a portar reclami pel fatto di 
modificanoiù che potessero venire introdotte nù diritti di pe- 
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dnggio, o sulle tariflc doganali aUualmenle in vigore o che fos- 
sero per istahilirsi in seguito. 

Art. 108. 

Nel caso cai fosse ordinala od nutori/.zala diil Governo la 
coslru2ÌDne di strade nazionali, provinciali o comunali, o di 
canali e condoli!, d' acqua per qualunque uso che dovessero 
aitrarersare le linee di strade ferrate che foi-tDano l' oggetto 
delU presente concessione, la Società non petià mettere osta- 
colo 8 simili attruTenEunentì; saranno perb prese latte le dispo- 
sizioni necessarie perchè non ne risulti alcitn impedimento alla 
costruzione ed al Berrizìo delift strada ferrata, nè' alcun danno 
o spesa alla Società. 

Art. 109. 

Le Spese di visite e di sorVegtianza durante la costruzione 
delle finrorìe e quella delle loro coUBudaztont, proTfisionali e 
definitive, e le spese di sorveglianza e di controllo all'esercìzio, 
sono a carico della Società. 

Per provvedere a queste spese la Società sarà tenuta (ii 
versare in ciascun anno nelle casse dello Stato la somma di 
lire 130,000 dal princìpio e. sino a che durerà la costruzione, 
e lire 5o per ogni chilometro di limghezzB di strada, dopo 
che tutte le linee saranno attivate e sino alla scadenza della 
concessione. 

Art. no. 

■ Dopo che, in coarormilìl delle prescnzioni del presente ca- 
pitolato, sarà stato stabilito l' andamento della linea di ferrovìa 
da Siracusa a Catania nella sezione inlci-secata dal torrente 
Siuaeto, la Società si obbliga di esei^uire Insto la costruzione 
del ponte sull'anzidetto torrente jicl passaggio della ferrovia ed 
n lasciarlo nppcna ultimato ad uso del Ciiriej;gio ordiiiiiiio. 
Art. 111. 

Il servizio dei piroscafi da stabilirsi tra Messina e Reggio , 
' a termini dell'articolo Ì'J della convenzione} sarà eseguito con 
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macchine della forza non minore di 120 cavalli nominali i 
cni riaggi sìeno in coincidenza cogli aniri e colle partense 
dei confagli ferroviari dai due punti summentovatl 
Art. Ila. 

Le corse dei piroscafi non potranno essere meno di.i^uattco 
offù s4 ore, cioè due da Messina a Reggio e due da Reggio 
a Messina; il numero dù piroscafi che la Sodetà dovii avere 
disponibili al servizio non sarà mai mìnoi« dì du& 

I vapori non saranno ammessi in servìzio, se non dopo che 
saranno stati accettati da ma Commissione appoùtsmente de- 
legaU dal Amnisterò della Marina. 

I detti [Hrasoafi , le macchine e gli attrezzi dovranno essere 
Mantenuti costantemente nelle migliori coodizioiii a cura ed a 
spese della Società, 

Art. Il 3. 

Ad oj^ni corsa la Società sarà tenuta ad eseguire gratnita- 
menle il trasporto delle valigie postali , non che dei corrieri 
ed altri agenti dell'Amministrazione delle poslH delegali ad ac- 
compagnarle. La Società dovrà destinare in ogni piroscafo un 
locale bea ripirato e chiuso a chiave, per collocarvi dispacci 
postali , rimanendo la custodia dei dispacci affidala al capitano, 
sempre quando non siavi a bordo un agente delle poste. 
Art. 114. 

II Governo avrà la facoltà di stabiUi<e uft maximum dei 
prezzi di trasporto^ qualora qOelli stabiliti dalla Società fossero 
riconosciuti troppo elevati, e non in proporzione a quelli stabi- 
liti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazioiie. 

Art ii5. 

Il trasporto dei doganieri , dei condannati e della forza ar- 
mata ohe li accompagna, e degli iodigenti sarà fatto colla ri- 
duzione della metà del prezzo di trasporto stalniìto peri viag- 
giatori dell'ultima classe. 

la quanto ai militari dell'esercito e dell'armala verranno 
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(juesti ti'asporuti inedianle 11 pagamento ilei quatto dei pi-ezzi 
-di ciaschedona classe. 

La Società sarà pure tenuta e dar patsa^io sai piroscafi 
agi' impiegati civili , che viagi^ìiino per ragioni di servizio, alta 
melù del prezzo di qualsivoglia classe. 

ISoii sarà però obbligata a ricevere un nniiiero di questi 
impiegali superiore al quarto dei posti di prima o seconda 
classe su ciascun piroscafo. 

. ■ Alt. 116. 
Il trasporto dei generi dì prìratÌTa , di derrate , ed ometti 
comunque destinali al servii^io governativo non che dei bagagli 
al .seguito dell'armata e del materiale milllare o da guerra, verrì 
fallo con una riduzione del 4o per cento sui prezzi delle lariire. 
Fatto in doppio originale; a Torino, addi g luglio id63. 
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